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I. Ringkasan Eksekutif 


Strategi Nasional Keluarga Berencana berbasis Hak (2017-2019) dikembangkan dengan mengintegrasikan 
rencana-rencana pemerintah yang sudah ada, dengan tujuan untuk mempercepat pencapaian tujuan 
pembangunan nasional termasuk target FP2020 di Indonesia. Untuk menerapkan strategi ini, sebuah road 
map (peta jalan) dikembangkan dengan menguraikan kegiatan-kegiatan/intervensi yang efektif, efisien 
dan dapat ditindaklanjuti selama tiga tahun ke depan (2017-2019). Laporan ini menyajikan hasil 
perhitungan biaya yang dilakukan pada awal tahun 2017 yang bertujuan untuk memperikirakan 
kebutuhan sumber daya untuk peta jalan tersebut. 

Sumber daya yang termasuk dalam kajian ini terbagi menjadi beberapa kelompok utama, yaitu 1). 
komoditas dan persediaan kontrasepsi yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat prevalensi kontrasepsi 
sebesar 66% pada tahun 2019, 2). biaya pelayanan, dan 3). sumber daya yang dibutuhkan untuk 
mengimplementasikan intervensi dan kegiatan yang dijabarkan pada peta jalan (pertemuan, lokakarya 
pelatihan, KIE/KPP, dan kegiatan pemantauan dan pengawasan). Data biaya ini dikumpulkan selama 
tahun 2016 melalui wawancara dan diskusi dengan dengan FP2020 Indonesia Country Committee, Tim 
Kordinasi Nasional RFP, serta para ahli terkait dari Bappenas, BKKBN dan Kementrian Kesehatan, UNFPA dan 
USAID di Jakarta. 

Kebutuhan komoditas kontrasepsi diproyeksikan mulai tahun 2017 sampai tahun 2019 dengan 
menggunakan model proyeksi FP2020, yang dimodifikasi untuk mencerminkan keadaan yang spesifik bagi 
Indonesia. Intervensi dan kegiatan spesisfik yang terdapat di road map dihitung dengan menggunakan 
metodoloogi penetapan biaya berbasis aktivitas. 

Total biaya untuk rencana selama 3 tahun diperkirakan sebesar 12,3 Trilliun Rupiah atau 910 juta US Dollar 
dengan nilai tukar 13.500 Rupiah/ US Dollar. Dua pertiga dari biaya tersebut diproyeksikan untuk 
meningkatkan pelayanan, sekitar 13% untuk menciptakan permintaan, 10% untuk tata kelola yang lebih 
baik dan sekitar 1% untuk berbagi pengetahuan. Grafik dan tabel berikut menunjukkan data secara rinci. 

Gambar 1. Total Biaya untuk Tujuan Strategis 


Total Cost 2017-2019 (IDR) 


12,3 Triliun 


1. Perbaikan 
Pelayanan, 9,3 
Triliun, 75,5% 


2. Penciptaan 3 . Perbaikan 

Permintaan, 1,6 Tatakelola, 1,3 



Total Cost 2017-2019 (US$) 
$910 Juta 


1. Perbaikan 
Pelayanan, 
$688 juta, 
75,5% 


2. Penciptaan 
Permintaan, $118 
juta, 13,0% 


3. Perbaikan 
Tata Kelola, $97 
juta, 10 , 6 % 
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Tabel 1. Total Biaya Berdasarkan Tujuan Strategis 


Tujuan Strategis 

Biaya (Rupiah) 

Biaya US$ 

% 

Tujuan Strategis 1: Tersedianya Sistem penyediaan pelayanan 
KB yang adil dan berkualitas di sektor publik dan swasta untuk 
memungkinkan semua pihak memenuhi tujuan reproduksi 
mereka. 

9,3 Triliun 

688 Juta 

75,5% 

Tujuan Strategis 2: Meningkatnya permintaan atas metode 
kontrasepsi modern yang terpenuhi dengan penggunaan 
yang berkelanjutan. 

1,6 Triliun 

118 Juta 

13% 

Tujuan Strategis 3: Meningkatnya bimbingan dan pengelolaan 
di seluruh jenjang pelayanan serta lingkungan yang 
mendukung untuk program KB yang efektif, adil, dan 
berkelanjutan pada sektor publik dan swasta untuk 
memungkinkan semua pihak memenuhi tujuan-tujuan 
reproduksi mereka 

1,3 Triliun 

97 Juta 

10,8% 

Tujuan Strategis 4: Berkembang dan diaplikasikannya inovasi 
dan bukti untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program, 
dan berbagi pengalaman melalui kerjasama Selatan-Selatan 

102 Milyar 

8 Juta 

0,8% 

Total 

12,3 Triliun 

910 Juta 

100% 


Sekitar 25,9% dari total belanja diproyeksikan unutk biaya pelayanan, 30,5% untuk komoditas, 20,3% untuk 
pertemuan dan lokakarya, 12,3% untuk aktivitas KIE/KPP, 5,6% untuk pelatihan dan sebesar 4,7% untuk 
pengawasan. 

Gambar 2. Total Biaya Berdasarkan Aktifitas 


Total Cost 2017-2019 (IDR) 
12,3 Triliun 


Biaya 
Pelayanan, 
3,19 Triliun, 
25,9% 


Printing, 7 
Milyar, 0,01% 


Konsultansi, 10 
Milyar, 0,01% 



Pelatihan, 692 
Milyar, 5,6% 


KIE,1.51 
Milyar, 12,3% 


Pemantauan 
dan Supervisi, 
578 Milyar, 
4,7% 


Total Cost 2017-2019 (US$) 


Biaya 
Pelayanan, 
$236 Juta, 
25,9% 


$910 Juta 


Konsultansi, $1 
Juta, 0,01% 


Printing, $1 
Juta, 0,01% 


Komoditas, 
$278 Juta, 
30,5% 



Pertemuan, 
$185 Juta, 
20,3% 


Pelatihan, $51 
Juta, 5,6% 


Pemantauan 
dan Supervisi, 
$43 Juta, 4,7% 


KIE, $112 Juta, 
12,3% 


Rancangan biaya tersebut sebanding dengan rencana pelaksanaan FP2020 dari negara yang lain. Biaya 
rata-rata per tahun dari wanita usia subur adalah $2,75, sesuai dengan biaya yang diperkirakan untuk 
negara lain yaitu sebesar $2 - $5. Tidak seperti perencanan negara lain, perkiraan di Indonesia belum 
termasuk gaji petugas kesehatan. Tabel berikut menunjukkan kebutuhan sumber daya total berdasarkan 
tujuan strategis dan keluaran. 
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II. Latarbelakang 


Keluarga Berencana 2020 (FP2020) adalah sebuah kemitraan global yang mendukung hak perempuan 
dan anak perempuan untuk memutuskan secara bebas, dan untuk diri mereka sendiri, mengenai kapan, 
dan berapa banyak jumlah anak yang mereka inginkan. Tujuan FP2020 adalah untuk membuka 
kesempatan bagi 120 juta perempuan dan juga anak perempuan untuk menggunakan alat kontrasepsi 
pada tahun 2020. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah, masyarakat sipil, organisasi multicultural, donor, 
sektor swasta, dan peneliti serta komunitas pengembang bekerja bersama-sama untuk mengatasi 
hambatan di bidang kebijakan, pembiayaan, pemberian layanan, dan sosiokultur yang dialami 
perempuan dalam mengakses informasi, layanan dan persediaan kontrasepsi. 

Pada pertemuan FP2020 tahun 2012, Indonesia menyampaikan komitmennya terhadap tujuan FP2020. Hal 
tersebut kemudian melatrbelakangi terbentuknya FP2020 Indonesia Country Committe, yang diketuai oleh 
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan melibatkan mitra-mitra pembangunan lain 
yaitu UNFPA dan USAID (yang digantikan oleh CAD Kanada pada tahun 2017) sebagai focal points, FP2020 
Indonesia Country Committee juga didukung oleh kelompok kerja yang lebih kecil, yaitu 1) Kelompok Kerja 
Strategi KB, 2) Kelompok Kerja Hak dan Pemberdayaan, dan 3) Kelompok Kerja Data. Selama beberapa 
tahun terakhir, Kelompok Kerja Strategi KB mengembangkan kerangka kerja untuk strategi KB nasional 
berbasis hak, yang dibuat berdasarkan dokumen yang telah ada sebelumnya (Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah/RPJMN, Perencanaan Strategis BKBBN dan Perencanaan Strategis Kementrian 
Kesehatan) untuk menjadi referensi dan panduan berbagai program dan sektor pemerintah serta 
organisasi non pemerintah (LSM) dan sektor swasta lainnya. 

Strategi KB berbasis hak mengidentifikasi kebutuhan untuk memfokuskan kembali dan memposisikan ulang 
program KB nasional, serta memberi panduan secara menyeluruh dalam rangka perkuatan program 
nasional. Berdasarkan strategi yang dituangkan dalam dokumen tersebut, Indonesia mengembangkan 
roadmap (peta jalan) sebagai panduan pelaksana, yang menjabarkan aktivitas/intervensi yang efektif 
dan efesien serta dapat dilaksanakan, dan mengidentifikasi batas waktu dan menetapkan tolak ukur untuk 
digunakan oleh mitra pembangunan untuk memantau dan mendukung program KB nasional. Dokumen ini 
dimaksudkan untuk mendukung peta jalan tersebut, serta menguraikan biaya yang diperlukan. 


III. Metodologi, Asumsi dan Sumber Daya 


Sumber daya yang diperhitungkan pada penelitian ini dibagi ke dalam beberapa kategori, yaitu 1). Biaya 
untuk komoditas kontrasepsi, 2). biaya pelayanan, dan 3). sumber daya yang dibutuhkan untuk 
melaksanakan intervensi dan kegiatan sesuai apa yang diuraikan dalam pelaksanaan peta jalan 
(pertemuan, lokakarya pelatihan, KIE/KPP, kegiatan pemantauan dan pengawasan). Data biaya 
dikumpulkan sejak tahun 2016 melalui wawancara dan diskusi dengan FP2020 Indonesia Country 
Committee , Tim Kordinasi Nasional RFP, dan juga para ahli dari Bappenas, BKKBN dan Kementrian 
Kesehatan, serta UNFPA dan USAID di Jakarta. 

Kebutuhan komoditas kontrasepsi diproyeksikan mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dengan 
menggunakan model proyeksi FP2020, yang dimodifikasi sesuai dengan keadaaan khusus yang ada di 
Indonesia. Jenis intervensi dan kegiatan khusus yang terdapat dalam pelaksanaan roadmap dihitung 
dengan menggunakan metodologi penetapan biaya berbasis aktivitas.. 

A. Komoditas Kontrasepsi 


Biaya pengadaan dan pendistibusian komoditas dan persediaan 
kontrasepsi dihitung dengan menggunakan data dan target 
prevalensi kontrasepsi, serta biaya unit yang diberikan oleh BKKBN. 
Tingkat prevalensi kontrasepsi total saat ini pada wanita menikah 
mencapai 61,9% yang diasumsikan pada tahun 2016, terjadi 
peningkatan terhadap tujuan FP2020 yaitu sebesar 66,0%, dimana 
metode jangka panjang dihitung sebesar 23,5% dari semua 
metode yang digunakan di tahun terakhir. Metode kontrasepsi 
yang digunakan untuk menghitung estimasi biaya komoditas 
didasarkan pada survey DHS pada tahun 2012 dan diperlihatkan 
pada diagram sebelah kanan. 
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Table berikut ini menggambarkan asumsi khusus yang digunakan pada penghitungan, termasuk sumber 
datanya. 


Tabel 3. Asumsi dan Sumber Data Untuk Proyeksi Keluarga Berencana 



Nilai 

Sumber/ Keterangan 

Wanita Usia Subur (WUS) 

(15-49): 

69,2 Juta tahun 2015, meningkat 
menjadi 71,6 Juta tahun 2016. 

Total oooulasi: 

Badan Pusat Statistik BPS) 

Proyeksi Penduduk menurut Provinsi, 2010-2035 
(Ribuan) 

Penggunaan nilai 2015 dan 2020, interpolasi 
digunakan untuk nilai di tahun-tahun berikutnya. 



Wanita usia 15-49: 

Berdasar pada data BPS, wanita usia antara 15- 
49 mewakili sekitar 27% dari total populasi 
tersebut. Untuk nilai tahunan secara rinci lihat 

Tabel 1 di Bagian Hasil. 

Prosentse Wanita Yang Sudah 
Menikah (%) 

59,2 % 

Data 2015 digunakan setiap tahun (2016-2020) 
karena data hanya tersedia untuk tahun 2015. 
Website BPS, Juli 2016. 

Wanita Menikah CPR dan 

Metode Campuran (2016): 

61,9% in 2016 

SDKI 2012. 

Wanita Menikah CPR dan 

Metode Campuran (2019): 

Berdasar pada tujuan FP2020 
goal yaitu CPR 66%, modern 

CPR yaitu 62% 

Asumsi bahwa keseluruhan CPR meningkat 
sebesar 4,1% akan menggunakan metode 
jangka panjang (50% untuk IUD, 50% untuk 
impian), untuk semua metode yang lainnya 
akan tetap sama (misalnya, pil 13,6% dari total 
pada tahun 2016 dan 2020). 

IUD berasal dari 3,9% sampai 6,0% 

Impian dari 3,3% sampai 5,4% 

CYP per metod: 

Metoda Janaka-Pendek: 

Pill: 13 siklus per CYP 

Suntik: 4 injeksi per CYP 

Kondom: 72 kondom per CYP 
Metode Janaka Paniana: 

Impian: 3,2 CYP 

IUD: 4,6 CYP 

Male and female sterilization: 13 
CYP 

Asumsi penggunaan metode jangka panjang 
berdasarkan model FP2020 

Biaya Komoditas per Metode 

Metoda Janaka-Pendek: 

Pill: Rp 2.200 per siklus 

Suntik: Rp. 6.500 per suntik 
Kondom: Rp. 400 per kondom 
Metode Janaka Paniana: 

Impian: Rp 250.000 

IUD: Rp 18.895 

Sterilisasi untuk Pria dan Wanita: 

Standar biaya BKKBN tahun 2017 

Obat-obatan lain dan 
perlengkapan yang dibutuhkan 
per methode 

Metoda Janaka-Pendek: 

Pil: - 

Suntik Rp 1.500 per suntik 

Kondom: — 

Metode Janaka Paniana: 

Impian: Rp 46.500 

IUD: Rp 8.100 

Sterilisasi Pria dan Wanita 
masing-masing: Rp 23.000 and 
65.000 

Dihitung dengan menggunakan standar biaya 
UNFPA, standar harga yang diberikan oleh 

BKKBN serta dari Katalog Persediaan UNICEF 

Tahun 2016 karena ketidaktersediaan harga 
internasional untuk persediaan 

Biaya transportasi untuk 
komoditas 

a) Dari Pusat ke Provinsi 

b) Dari Provinsi ke 
Kabupaten/Kota 

c) Dari Kabupaten/ Kota 
ke Fasilitas 

Asumsi menjadi 40% 

a) 50% dari Total Biaya 

b) 25% 

c) 25% 

Dihitung dengan asumsi lumpsum Standard 

Biaya Umum Kemenkeu 
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Grafik berikut menunjukkan prosentasi wanita menikah di Indonesia yang diproyeksikan dengan 
menggunakan metode kontrasepsi yang berbeda selama periode 2016-2019. 


Gambar 3. Prosentase Wanita Menikah yang Menggunakan Metode Berbeda 
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B. Biaya Kegiatan 

Intervensi dan kegiatan dalam perencanaan, didesain untuk meningkatkan kualitas dalam penyampaian 
pelayanan KB, serta menciptakan permintaan dan meningkatkan tata kelola dan adanya sharing/berbagi 
ilmu pengetahuan di antara mitra, yang dihitung dengan menggunakan pendekatan berbasis aktivitas, 
dan dari bawah ke atas (bottom up). Untuk setiap kegiatan, biaya unit ditentukan , yang kemudian 
dikalikan dengan jumlah unit yang terlibat dalam aktivitas. 

Biaya Pelayanan KB 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 
Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 
menjelaskan bahwa Jasa pelayanan kebidanan, neonatal, dan Keluarga Berencana yang dilakukan oleh 
bidan atau dokter ditetapkan sebagai berikut: 


Tabel 4. Standar Tarif Untuk Jasa Pelayanan Kebidanan, Neonatal, dan Keluarga Berencana 


Jasa pelayanan kebidanan, neonatal, dan 
Keluarga Berencana 

Permenkes 59/ 2014 

Permenkes 52/ 2016 

(diundangkan 12Sep 2014) 

(diundangkan 26 Okt 2016) 

Pemeriksaan ANC 

200.000 

200.000 

Persalinan pervaginam normal 

600.000 

700.000/800.000 

Persalinan pervaginam dengan tindakan 
emergensi dasar 

750.000 

950.000 

Pemeriksaaan PNC/ neonatus 

25.000 

25.000 

Pelayanan tindakan pasca persalinan 

175.000 

175.000 

Pelayanan pra rujukan pada komplikasi 
kebidanan dan neonatal 

125.000 

125.000 

Pemasangan/ pencabutan IUD/ impian 

100.000 

100.000 

Pelayanan suntik KB 

15.000 

15.000 

Penanganan komplikasi KB 

125.000 

125.000 

Pelayanan KB MOP/ vasektomi 

350.000 

350.000 

Jenis Pelayanan 

Permenkes 69/ 2013 dan INA-CBG 2013 

Pil di FKTP 

15.000 

Kondom dl FKTP 

15.000 

Pil di FKTL 

167.500 

Kondom di FKTL 

167.500 

Injeksi di FKTL 

167.500 

Pelayanan impian di FKTL 

172.600 

Pelayanan IUD di FKTL 

372.400 

Pelayanan MOW di FKTL 

816.500 


Jenis pelayanan tambahan dalam Permenkes 69/ 2013 dan INA-CBG 2013 disarikan dari laporan penelitian 
pelayanan kontrasepsi dalam sistem pelayanan kesehatan di era JKN (Wilopo, 2013) yang kemudian akan 
diasumsikan naik 5% per tahun untuk pelayanan di FKTL karena pelayanan di FKTP cenderung tetap dari 
kedua standar tarif Permenkes, kecuali jasa pelayanan untuk persalinan. Walaupun demikian, dalam 
laporan ini akan memfokuskan pada pelayanan di FKTP dengan mengacu pada Permenkes 52/ 2016. 
Dengan mempertimbangkan beberapa asumsi seperti: 

1. Peserta KB aktif dan KB baru untuk KB suntik rutin menerima pelayanan setiap 3 bulan karena yang 
ditanggung oleh JKN adalah KB suntik 3 bulan 

2. Seluruh pelayanan KB diklaimkan melalui mekanisme non kapitasi 

3. Rerata kenaikan pemanfaatan pelayanan KB sebesar 0,5% setiap tahun 
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4. Estimasi jasa pelayanan bisa lebih tinggi karena tidak seluruh pelayanan KB dihitung dalam 
perhitungan estimasi 

Biaya Unit 

Tabel berikut menunjukkan biaya unit yang paling umum seperti per diem, biaya perjalanan, dan lain-lain 
yang digunakan serta sumber biaya unit itu sendiri. 


Tabel 5. Biaya Unit yang Digunakan di Dalam Pembiayaan Kegiatan dalam CIP 


Item 

Biaya Unit 
(Rupiah) 

Biaya Unit 
(US$) 

Satuan 

Sumber Daya/ Keterangan 

Konsultan 

1.700.000 

$125,93 

Per Hari 

PERMENKEU No. 33/PMK.02/2016 Tentang 
Standar Biaya Umum 2017 

Snack Pagi/ Sore 
(Provinsi/Kab./ Kota) 

63.000 

$4,67 

Per Orang Per 
Hari 

PERMENKEU No. 33/PMK.02/2016 Tentang 
Standar Biaya Umum 2017 

Snacks Pagi/ Sore Pusat) 

100.000 

$7,41 

Per Orang Per 
Hari 

PERMENKEU No. 33/PMK.02/2016 Tentang 
Standar Biaya Umum 2017 

ATK Pertemuan (bolpoint, 
blocknote, fotocopy) 

20.000 

$1,48 

Per Orang 

PERMENKEU No. 33/PMK.02/2016 Tentang 
Standar Biaya Umum 2017 

ATKTraining (bolpoint, 
blocknote, fotocopy) - 
Training 

35.000 

$2,59 

Per Orang 

PERMENKEU No. 33/PMK.02/2016 Tentang 
Standar Biaya Umum 2017, Kegiatan 
Kementerian Kesehatan 

Perlengkapan untuk 
Pelatihan Klinis 

500.000 

$37,04 


PERMENKEU No. 33/PMK.02/2016 Tentang 
Standar Biaya Umum 2017, Kegiatan 
Kementerian Kesehatan 

Transport Lokal 
(Provinsi/Kab./ Kota) 

150.000 

$11,11 


Dokumen Anggaran Kab./ Kota (Kab. 

Malang, 2017), Kegiatan Kementerian 
Kesehatan 

Transport Lokal (Pusat) 

150.000 

$11,11 


PERMENKEU No. 33/PMK.02/2016 Tentang 
Standar Biaya Umum 2017, Kegiatan 
Kementerian Kesehatan 

Sewa Ruang (Kab./ Kota) 

2.500.000 

$185,19 


PERMENKEU No. 33/PMK.02/2016 Tentang , 
Perwal No 960 Th 2015 ttg Standar Biaya 2016 
Kota Palu, Perbup No 63 Th 2016 ttg Standar 
Satuan Harga di Lingkungan Kab. Cilacap 
Tahun 2017 

Sewa Ruang (Pusat) 

2.500.000 

$185,19 


PERMENKEU No. 33/PMK.02/2016 Tentang 
Standar Biaya Umum 2017, Kegiatan 
Kementerian Kesehatan 

Paket Pertemuan (Pusat, 
level tinggi) 

500.000 

$37,04 

Per Orang 

PERMENKEU No. 33/PMK.02/2016 Tentang 
Standar Biaya Umum 2017, termasuk Sewa 
Ruangan, Makan Siang, dan snack 2x 

Paket Pertemuan (Pusat, 
rutin) 

330.000 

$24,44 

Per Orang 

PERMENKEU No. 33/PMK.02/2016 Tentang 
Standar Biaya Umum 2017, termasuk Sewa 
Ruangan, Makan Siang, dan snack 2x 

Paket Pertemuan tuli 
board (Pusat, regular) 

715.000 

$52,96 

Per Orang 

PERMENKEU No. 33/PMK.02/2016 Tentang 
Standar Biaya Umum 2017, termasuk Sewa 
Ruangan, Makan Siang, dan snack 2x + 
makan malam 

Paket Pertemuan 
(Provinsi) 

250.000 

$18,52 

Per Orang 

PERMENKEU No. 33/PMK.02/2016 Tentang 
Standar Biaya Umum 2017, termasuk Sewa 
Ruangan, Makan Siang, dan snack 2x 

Paket Pertemuan (Kab./ 
Kota) 

150.000 

$1 1,1 1 

Per Orang 

PERMENKEU No. 33/PMK.02/2016 Tentang 
Standar Biaya Umum 2017, Perwal No 960 Th 
2015 ttg Standar Biaya 2016 Kota Palu, 

Perbup No 63 Th 2016 ttg Standar Satuan 
Harga di Lingkungan Kab. Cilacap Tahun 

2017, termasuk Sewa Ruangan, Makan 

Siang, dan snack 2x 

Honorarium Pembicara 
Utama (Pusat) 

1.100.000 

$81,48 

per tatap 
muka 

PERMENKEU No. 33/PMK.02/2016, untuk 

Esselon 1, Kegiatan di Kementerian 

Kesehatan 
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Item 

Biaya Unit 
(Rupiah) 

Biaya Unit 
(US$) 

Satuan 

Sumber Daya/ Keterangan 

Honorarium Pembicara 
Utama (Provinsi) 

1.000.000 

$74,07 

per tatap 
muka 

PERMENKEU No. 33/PMK.02/2016, for Echelon 

1, Kegiatan di Kementerian Kesehatan 

Tahun 2017 

Honorarium Pembicara 
Utama (Kab./ Kota) 

500.000 

$37,04 

per tatap 
muka 

PERMENKEU No. 33/PMK.02/2016, Perwal No 
960 Th 2015 ttg Standar Biaya 2016 Kota Palu, 
Perbup No 63 Th 2016 ttg Standar Satuan 
Harga di Lingkungan Kab. Cilacap Tahun 

2017 

Honorarium Moderator 

700.000 

$51,85 

per kegiatan 

PERMENKEU No. 33/PMK.02/2016 Tentang 
Standar Biaya Umum 2017 

Honorarium 
Facilitator/Trainer (Sesi) 

300.000 

$22,22 

per sesi (45 
min) 

PERMENKEU No. 33/PMK.02/2016 Tentang 
Standar Biaya Umum 2017 

Honorarium Narasumber 
(Sesi) 

600.000 

$44,44 

per sesi (45 
min) 

PERMENKEU No. 33/PMK.02/2016 Tentang 
Standar Biaya Umum 2017 

Honorarium Pelatih 

Utaman (Sesi) 

1.000.000 

$74,07 

per sesi (45 
min) 

PERMENKEU No. 33/PMK.02/2016 Tentang 
Standar Biaya Umum 2017 

Notulen 

300.000 

$22,22 


PERMENKEU No. 33/PMK.02/2016 Tentang 
Standar Biaya Umum 2017 

DSA (Pusat) 

980.000 

$72,59 


PERMENKEU No. 33/PMK.02/2016 Tentang 
Standar Biaya Umum 2017 

DSA (Provinsi) 

980.000 

$72,59 


PERMENKEU No. 33/PMK.02/2016 Tentang 
Standar Biaya Umum 2017 

DSA (Kab./ Kota) 

980.000 

$72,59 


PERMENKEU No. 33/PMK.02/2016, Perwal No 
960 Th 2015 ttg Standar Biaya 2016 Kota Palu, 
Perbup No 63 Th 2016 ttg Standar Satuan 
Harga di Lingkungan Kab. Cilacap Tahun 

2017 

DSA untuk Makan (Kab./ 
Kota) 

100.000 

$7,41 


Perwal No 960 Th 2015 ttg Standar Biaya 

2016 Kota Palu 

Per Diem (Full Board, 

Dalam Kota) 

115.000 

$8,52 


PERMENKEU No. 33/PMK.02/2016 Tentang 
Standar Biaya Umum 2017 

Tiket Pesawat (Pusat ke 
Provinsi) 

4.000.000 

$296,30 

Rata-rata 

PERMENKEU No. 33/PMK.02/2016 Tentang 
Standar Biaya Umum 2017 

Tiket Pesawat (Dalam 
Provinsi) 

1.000.000 

$74,07 


PERMENKEU No. 33/PMK.02/2016 Tentang 
Standar Biaya Umum 2017 

Terminal 

330.000 

$24,44 


PERMENKEU No. 33/PMK.02/2016 Tentang 
Standar Biaya Umum 2017 

Sewa Kendaraan 

700.000 

$51,85 

Per Hari 

PERMENKEU No. 33/PMK.02/2016, Perwal No 
960 Th 2015 ttg Standar Biaya 2016 Kota 

Palu, Perbup No 63 Th 2016 ttg Standar 

Satuan Harga di Lingkungan Kab. Cilacap 
Tahun 2017 

Print+ Biaya Distribusi 

675 

$0,05 

Per Halaman 

PERMENKEU No. 33/PMK.02/2016 Tentang 
Standar Biaya Umum 2017 

Biaya Desain 

6.750 

$0,50 

Per Halaman 

PERMENKEU No. 33/PMK.02/2016 Tentang 
Standar Biaya Umum 2017 

Perjalanan dari Provinsi ke 
Kab./ Kota 

370.000 

$27,41 


PERMENKEU No. 33/PMK.02/2016 Tentang 
Standar Biaya Umum 2017 

Biaya Bensin/ Solar (per 
km) 

1.000 

$0,07 

per km 

Assuming fuel efficiency of 10 km per liter 

Pertemuan 1 

4.890.000 

$362 


Lihat Lebih Detail Pada Perhitungan Biaya 

Pertemuan 2 

7.500.000 

$556 


Lihat Lebih Detail Pada Perhitungan Biaya 

Pertemuan 3 

28.920.000 

$2.142 


Lihat Lebih Detail Pada Perhitungan Biaya 

Pertemuan 4 

8.100.000 

$600 


Lihat Lebih Detail Pada Perhitungan Biaya 

Pertemuan 5 

21.180.000 

$1.569 


Lihat Lebih Detail Pada Perhitungan Biaya 

Pertemuan 6 

37.700.000 

$2.793 


Lihat Lebih Detail Pada Perhitungan Biaya 

Pertemuan 7 

220.700.000 

$16.348 


Lihat Lebih Detail Pada Perhitungan Biaya 

Pelatihan 1 

51.425.000 

$3.809 


Lihat Lebih Detail Pada Perhitungan Biaya 

Pelatihan 2 

68.185.000 

$5.051 


Lihat Lebih Detail Pada Perhitungan Biaya 
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Item 

Biaya Unit 
(Rupiah) 

Biaya Unit 
(US$) 

Satuan 

Sumber Daya/ Keterangan 

Pelatihan 3 

43.905.000 

$3.252 


Lihat Lebih Detail Pada Perhitungan Biaya 

Pelatihan 4 

159.625.000 

$11.824 


Lihat Lebih Detail Pada Perhitungan Biaya 

Pelatihan 5 

46.425.000 

$3.439 


Lihat Lebih Detail Pada Perhitungan Biaya 

Kunjungan Supervisi 1 

27.640.000 

$2.047 


Lihat Lebih Detail Pada Perhitungan Biaya 

Kunjungan Supervisi 2 

13.960.000 

$1.034 


Lihat Lebih Detail Pada Perhitungan Biaya 

Kunjungan Supervisi 3 

1.350.000 

$100 


Lihat Lebih Detail Pada Perhitungan Biaya 

Print+ Biaya Distribusi 

675 

$0,05 

Per halaman 

PERMENKEU No. 33/PMK.02/2016, Kegiatan 
Kementerian Kesehatan Tahun 2017 

Desain 

6.750 

$0,50 

Per halaman 

PERMENKEU No. 33/PMK.02/2016, Kegiatan 
Kementerian Kesehatan Tahun 2017 

Tingkat Nasional - Media 
Promosi 

4.000.000.000 

$296.296 



Tingkat Provinsi - Media 
Promosi 

1.000.000.000 

$74.074 



Tingkat Desa - Media 
Promosi 

100.000.000 

$7.407 




Tiket Penerbangan Antara Tingkat Pusat dan Tingkat Provinsi 

Rata-rata tariff penerbangan antara Jakarta dan provinsi berdasarkan peraturan Kementrian Keuangan 
tahun 2016. Perbedaan tarif penerbangan dirata-ratakan untuk menghasilkan tariff penerbangan rata- 
rata, yaitu sebesar Rp. 4,1 juta, yang digunakan untuk semua proyeksi. 

Tabel 6 Tiket Pesawat Dari Jakarta Ke Beberapa Kab./ Kota 


Destination 

IDR 

us$ 

Ambon 

7.081.000 

524,52 

Balikpapan 

3.797.000 

281,26 

Banda Aceh 

4.492.000 

332,74 

Bandar Lampung 

1.583.000 

117,26 

Banjarmasin 

2.995.000 

221,85 

Batam 

2.888.000 

213,93 

Bengkulu 

2.621.000 

194,15 

Biak 

7.519.000 

556,96 

Denpasar 

3.262.000 

241,63 

Gorontalo 

4.824.000 

357,33 

Jambi 

2.460.000 

182,22 

Jayapura 

8.193.000 

606,89 

Yogyakarta 

2.268.000 

168,00 

Kendari 

4.182.000 

309,78 

Kupang 

5.081.000 

376,37 

Makassar 

3.829.000 

283,63 

Malang 

2.695.000 

199,63 

Mamuju 

4.867.000 

360,52 

Manado 

5.102.000 

377,93 

Manokwari 

10.824.000 

801,78 

Mataram 

3.230.000 

239,26 

Medan 

3.808.000 

282,07 

Padang 

2.952.000 

218,67 

Palangkaraya 

2.984.000 

221,04 

Palembang 

2.268.000 

168,00 

Palu 

5.113.000 

378,74 

Pangkal Pinang 

2.139.000 

158,44 

Pekanbaru 

3.016.000 

223,41 

Pontianak 

2.781.000 

206,00 

Semarang 

2.182.000 

161,63 

Solo 

2.342.000 

1 73,48 

Surabaya 

2.674.000 

198,07 

Ternate 

6.664.000 

493,63 

Timika 

7.487.000 

554,59 


Sumber: PERMENKEU No. 33/2016 
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Fasilitas Kesehatan dan Staf Kesehatan 

Tabel berikut menunjukkan jumlah rumah sakit, Puskesmas dan petugas kesehatan yang digunakan dalam 
penetapan biaya. 


Tabel 7. Jumlah Provinsi, Number of Provinsis, Kab./ Kota, Rumah Sakit, Puskesmas, Posyandu dan Staf 

Kesehatan 


Number 

Source 

Provinsi 

34 

Profil Kab./ Kota Tahun 2016, Kementerian Dalam Negeri 

Kab./ Kota 

514 

Profil Kab./ Kota Tahun 2016, Kementerian Dalam Negeri 

Rumah Sakit 

1.593 

Jumlah Rumah Sakit Tahun 2015, Kementerian Kesehatan, 
http://sirs.yankes.kemkes.go.id/rsonline/report/ 

Puskesmas 

9.754 

Jumlah Puskesmas Tahun 2015, Kementerian Kesehatan 

SKPD KB 

514 

Profil Kab./ Kota Tahun 2016, Kementerian Dalam Negeri 

Dinas Kesehatan 

514 

Profil Kab./ Kota Tahun 2016, Kementerian Dalam Negeri 

Posyandu 

289.635 

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2014, Kementerian Kesehatan 

RS Pemerintah 

11.347 

Fasilitas Kesehatan tahun 2015, Kementerian Kesehatan 

Dokter 

94.747 

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2014, Kementerian Kesehatan 

Perawat 

288.405 

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2014, Kementerian Kesehatan 

Bidan 

137.110 

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2014, Kementerian Kesehatan 

Petugas Lapangan KB 

15.777 

Website BKKBN Tahun 2017 


Source: Kementerian Kesehatan, BKKBN, BPS Indonesia, 2017 


Pertemuan 

Karena besarnya jumlah pertemuan yang direncanakan (sekitar 90.000 di tingkat pusat, provinsi, 
kabupaten dan fasilitas), pertemuan tidak dihitung secara individual, tetapi secara berkelompok, yang 
dikelompokkan menjadi 7 kelompok, sehingga masing-masing kelompok dapat diberi biaya rata-rata. 
Faktor utama yang diidentifikasi karena mempengaruhi biaya pertemuan adalah 

a. Apakah pertemuan tersebut akan berlangsung di salah satu kantor Kementrian atau BKKBN atau 
hotel. Hal ini mempengaruhi biaya karena mengadakan pertemuan di hotel memerlukan biaya yang 
jauh lebih tinggi (karena kebutuhan untuk membayar sewa ruangan dan sesi snack atau makan 
siang yang lebih mahal) 

b. Pada tingkat apa pertemuan akan berlangsung (pusat, provinsi, kabupaten) 

Hal ini terutama mempengaruhi biaya tempat, biaya perjalanan, per diem, dan lain-lain. 

c. Apakah ada barang lain yang menimbulkan lonjakan biaya? Sebagai contoh, peserta dari daerah 
lain (misalnya, peserta dari provinsi terbang ke Jakarta untuk berpartisipasi dalam sebuah pertemuan, 
para ahli/staf tingkat pusat, datang ke provinsi untuk membantu rapat sensitisasi), pertemuan yang 
memerlukan sumber atau moderator yang perlu dibayar. 

Tabel berikut menunjukkan karakteristik utama dari jenis pertemuan yang berbeda. Rapat 1-3 berlangsung 
di tingkat kabupaten dan provinsi, pertemuan 4-7 berada di tingkat pusat 


Tabel 8. Tipe Pertemuan yang Dipertimbangkan dalam Penghitungan 


Pertemuan 

Contoh 

Di Tingkat 
Mana? 

Di Kantor 
atau Hotel? 

Detail Biaya Tambahan? 

Pertemuan 1: 

Pertemuan Kelompok Kerja 
Teknis ( di Kantor Kab./ Kota ) 

Kab./ 

Kota/Provinsi 

Kantor 

— 

Pertemuan 2: 

Pertemuan Kelompok Kerja 
Teknis (di Hotel) 

Kab./ 

Kota/Provinsi 

Hotel 

“ 

Pertemuan 3: 

Sensitization Pertemuan 

Provinsi 

Hotel 

2 peserta dari tingkat Pusat 
(perjalanan +DSA) 

Pertemuan 4: 

Pertemuan Kelompok Kerja 
Teknis (Tingkat Pusat-Kantor) 

Pusat 

kantor 

“ 

Pertemuan 5: 

Tingkat Pertemuan 
workshop/stakeholder di 

Hotel 

Pusat 

Hotel 

Honorarium untuk 4 Narasumber 

Pertemuan 6: 

Pertemuan tingkat Pusat, 
banyak peserta, tingkat 
tinggi Pertemuan 

Pusat 

Hotel 

Honorarium untuk 4 Narasumber, 
biaya hotel 

Pertemuan 7: 

Pusat-level Pertemuan with 
large number of provincial 
participants 

Pusat 

Hotel 

Biaya perjalanan, akomodasi dan 
lumpsum karena peseta dari provinsi 
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Tabel berikut ini menunjukkan asumsi biaya pertemuan secara lebih rinci. 

Tabel 9. Pertemuan 1: Pertemuan Tingkat Provinsi-/Kab./ Kota - Pertemuan Kelompok Kerja Teknis (di Kantor 

Provinsi/Kab./ Kota) 


Peserta 

30 


Hari 

1 

Pembicara Utama 

0 

Narasumber 

0 

Moderator 

0 


Biaya Unit 

Unit 

Total Biaya 
(Rupiah) 

US$ 

Snacks (Provinsi/Kab./ Kota) 

63.000 

30 

1.890.000 


Transport Lokal (Provinsi/Kab./ Kota) 

150.000 

20 

3.000.000 


TOTAL 



4.890.000 

$362 


Asumsi: 


• Pertemuan setengah hari atau sehari penuh 

• Pertemuan yang diasumsikan berada di kantor Kemenkes atau BKKBN tingkat provinsi atau 
kabupaten 

• Rata-rata sebanyak 30 peserta 

• Setiap peserta mendapatkan dana penyegaran (Rp. 25.000) 

• Hanya staff KemenKes (diasumsikan , rata-rata, 20 dari 30 peserta) yang mendapat biaya perjalanan 
lokal 


Tabel 10. Pertemuan 2: Pertemuan Tingkat Provinsi-/Kab./ Kota - (di Hotel) 


Peserta 

30 


Hari 

1 

Pembicara Utama 

0 

Narasumber 

0 

Moderator 

0 


Biaya Unit 

Unit 

Total Biaya (Rupiah) 

US$ 

Paket Pertemuan (Kab./ Kota) 

150.000 

30 

4.500.000 


Transport Lokal (Provinsi/Kab./ Kota) 

150.000 

20 

3.000.000 


TOTAL 



7.500.000 

$556 


Asumsi: 

• Pertemuan sehari penuh. 

• Rata-rata sebanyak 30 peserta 


• Pertemuan diasumsikan berada di hotel (di tingkat provinsi atau kabupaten) dengan biaya per peserta 
sebesar Rp. 150.000 (termasuk ruang pertemuan, makan siang, penyegaran di siang dan sore hari) 

• Hanya staff Kemenkes (diasumsikan, rata-rafa, 20 dari 30 peserta) yang mendapat biaya perjalanan 
local 

Tabel 11 Pertemuan 3: Pertemuan Tingkat Provinsi - Workshop (di Hotel) 


Peserta 

30 


Hari 

1 

Pembicara Utama 

1 

Narasumber 

2 

Moderator 

1 


Biaya Unit 

Unit 

Total Biaya (Rupiah) 

US$ 

Paket Pertemuan (Provinsi) 

250.000 

34 

8.500.000 


Honorarium Pembicara Utama (Provinsi) 

1.000.000 

1 

1.000.000 


Honorarium Narasumber (Session) 

600.000 

4 

2.400.000 


Honorarium Moderator 

700.000 

1 

700.000 


Tiket Pesawat (Pusat ke Provinsi) 

4.000.000 

2 

8.000.000 


Terminal 

330.000 

2 

660.000 


DSA (Provinsi) 

980.000 

2 

1.960.000 


ATK Pertemuan (Pena, Perlengkapan, Foto Copy) 

20.000 

30 

600.000 


Transport Lokal (Provinsi/Kab./ Kota) 

150.000 

34 

5.100.000 


TOTAL 



28.920.000 

$2.142 
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Asumsi: 

• Pertemuan sehari penuh 

• Pertemuan diasumsikan berada di hotel tingkat provinsi dengan biaya per peserta sebesar Rp. 250.000 
(termasuk ruang pertemuan, makan siang, penyegaran di siang dan sore hari) 

• Rata-rata peserta sebanyak 30 orang, ditambah satu pembicara utama, dua narasumber dan 1 
moderator 

• Dua narasumber diasumsikan berasal dari tingkat pusat ( mereka memerlukan tariff penerbangan ke 
provinsi, menerima DSA untuk satu hari (sebesar Rp. 800.000 untuk tingkat provinsi) dan penggantian 
terminal sebesar Rp. 500.000. Mereka juga akan mendaptkan honorarium tiap dua sesi. 

• Dari peserta local, hanya staff Kemenkes (diasumsikan, rata-rata, 20 dari 30 peserta) yang mendapat 
biaya perjalanan local 


Tabel 12. Pertemuan 4: Pertemuan Tingkat Pusat - Pertemuan Kelompok Kerja (di Kantor BKKBN atau 

Kemenkes) 


Peserta 

30 


Hari 

1 

Pembicara Utama 

0 

Narasumber 

0 

Moderator 

0 

Notulen 

0 


Biaya Unit 

Unit 

Total Biaya (Rupiah) 

US$ 

Snacks (Pusat) 

100.000 

30 

3.000.000 


ATK Pertemuan (Pena, Perlengkapan, 

Foto Copy) 

20.000 

30 

600.000 


Transport Lokal (Pusat) 

150.000 

30 

4.500.000 


TOTAL 



8.100.000 

$600 


Asumsi: 

• Pertemuan sehari penuh 

• Pertemuan bertempat di kantor KemenKes atau BKKBN 

• Rata-rata sebanyak 30 peserta 

• Setiap peserta mendapatkan biaya penyegaran (Rp 25.000) 

• ATK (fotokopi, alat tulis, bolpen) setiap peserta (Rp. 20.000) 

• Dari peserta local, hanya staff Kemenkes (diasumsikan, rata-rata, 20 dari 30 peserta) yang mendapat 
transport lokal. 


Tabel 13. Pertemuan 5: Pertemuan Tingkat Pusat - Workshop/Stakeholder (di Hotel) 


Peserta 

30 


Hari 

1 

Pembicara Utama 

1 

Narasumber 

4 

Moderator 

1 


Biaya Unit 

Unit 

Total Biaya (Rupiah) 

US$ 

Paket Pertemuan (Pusat, regular) 

330.000 

36 

11.880.000 


Honorarium Pembicara Utama (Pusat) 

1.100.000 

1 

1.100.000 


Honorarium Narasumber (Session) 

600.000 

4 

2.400.000 


Honorarium Moderator 

700.000 

1 

700.000 


ATK Pertemuan (Pena, Perlengkapan, 

Foto Copy) 

20.000 

30 

600.000 


Transport Lokal (Pusat) 

150.000 

30 

4.500.000 


TOTAL 



21.180.000 

$1.569 


Asumsi: 

• Pertemuan sehari penuh 

• Pertemuan dilakukan di hotel di Jakarta dengan kisaran harga Rp. 350.000 tiap peserta (termasuk 
ruangan, makan siang dan penyegaran pagi dan sore hari. 

• 4 narasumber, setiap orang mempimpin satu sesi 
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ATK (fotokopi, alat tulis dan bolpen) tiap peserta Rp. 20.000 

Hanya staff KemenKes (diasumsikan, rata-rata, 20 dari 30 peserta) yang mendapat transport lokal. 


Tabel 14. Pertemuan 6: Pusat Level, High-level Pertemuan (50 people, local participants) 


Peserta 

50 


Hari 

1 

Pembicara Utama 

1 

Narasumber 

4 

Moderator 

1 


Biaya Unit 

Unit 

Total Biaya (Rupiah) 

US$ 

Paket Pertemuan (Pusat, high level) 

500.000 

50 

25.000.000 


Honorarium Pembicara Utama (Pusat) 

1.100.000 

1 

1.100.000 


Honorarium Narasumber (Session) 

600.000 

4 

2.400.000 


Honorarium Moderator 

700.000 

1 

700.000 


ATK Pertemuan (pena, Perlengkapan, 

Foto Copy) 

20.000 

50 

1.000.000 


Transport Lokal (Pusat) 

150.000 

50 

7.500.000 


TOTAL 



37.700.000 

$2.793 


Asumsi: 

• Pertemuan sehari penuh 

• Pertemuan yang lebih besar dan lebih tinggi daripada Pertemuan ke 5 

• Pertemuan dilakukan di hotel bintang 4 di Jakarta dengan kisaran biaya tiap peserta sebesar Rp. 
500.000 (termasuk ruangan, makan siang dan penyegaran sore hari) 

• Rata-rata peserta 50 orang, ditambah satu moderator, dan 4 narasumber (semua berasal dari Jakarta) 

• ATK fotokopi, alat tulis dan bolpen) tiap peserta Rp. 20.000 

• Hanya staff KemenKes (diasumsikan, rata-rata, 50 dari setangah peserta) yang mendapat transport 
lokal. 


Tabel 15. Pertemuan 7: Pertemuan Tingkat Pusat (50 peserta, 34 dari Provinsi) 


Peserta (Pusat) 

16 


Peserta (Provinsi) 

34 

Hari 

1 

Pembicara Utama 

1 

Narasumber (Session) 

3 

Moderator 

1 

Notulen 

0 


Biaya Unit 

Unit 

Total Biaya (Rupiah) 

US$ 

Paket Pertemuan (Pusat, high level) 

500.000 

50 

25.000.000 


Honorarium Pembicara Utama (Pusat) 

1.100.000 

1 

1.100.000 


Honorarium Narasumber (Session) 

600.000 

3 

1.800.000 


Honorarium Moderator 

700.000 

1 

700.000 


Tiket Pesawat (Pusat ke Provinsi) 

4.000.000 

30 

120.000.000 


Terminal 

330.000 

30 

9.900.000 


DSA (Pusat) 

980.000 

60 

58.800.000 


ATK (pena, Perlengkapan, Foto Copy) - 
Pertemuan 

20.000 

50 

1.000.000 


Transport Lokal (Pusat) 

150.000 

16 

2.400.000 


TOTAL 



220.700.000 

$16.348 


Asumsi: 

• Pertemuan sehari penuh 

• Pertemuan tingkat tinggi di tingkat pusat (di Jakarta) dengan jumlah peserta yang besar, yang berasal 
dari tingkat provinsi 

• Pertemuan dilakukan di hotel bintang 4 di Jakarta dengan kisaran biaya tiap peserta sebesar Rp. 
500.000 (termasuk ruangan, makan siang dan penyegaran sore hari) 
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• Rata-rata, 50 peserta (34 orang, tiap seorang berasal dari satu provinsi) ditambah 16 eserta dari 
Jakarta, ditambah satu moderator, 4 narasumber 

• Tiga puluh empat peserta yang berasal dari provinsi memerlukan tariff penerbangan sebesar Rp 4juta, 
menerima DSA tia satu hari (Rp. 900.000) dan penggantian terminal sebesar Rp. 330.000 

• ATK fotokopi, alat tulis dan bolpen) tiap peserta Rp. 20.000 

• Dari peserta lokal,hanya staff Kemenkes (diasumsikan dari rata-rata, setengah dari 16 peserta local) 
menerima transport local. 

Jumlah Pertemuan 

Untuk setiap pertemuan, perkiraan dibuat dengan berapa kali pertemuan tersebut akan terjadi. Pertemuan 
teknis yang meninjau pedoman baru di tingkat pusat, misalnya, diperkirakan berlangsung rata-rata 
sebanyak 3 kali. Untuk rapat sensitisasi, 2 pertemuan diasumsikan berlangsung di setiap tingkat ( pusat, 
provinsi dan kabupaten). Semua pertemuan yang direncanakan di tingkat provinsi diasumsikan terjadi di 
setiap 34 provinsi, sehingga biaya dhitung untuk 34 pertemuan provinsi ini. Rapat yang direncanakan di 
tingkat kabupaten diasumsikan berlangsung di seluruh 514 kabupaten. Untuk pertemuan tingkat fasilitas 
atau komunitas, diasumsikan bahwa akan ada 2000 pertemuan (sekitar 4 di setiap kabupaten/ kota). 

Dengan menggunakan pendekatan ini, diperkirakan aka nada lebih dari 93.000 pertemuan dengan biaya 
Rp 1,94 Milyar (US$ 184 Juta). 

Pelatihan 

Seperti halnya dengan pertemuan, lokakarya pelatihan dibagi menjadi 5 jenis berdasarkan pada biaya 
yang dikeluarkan. 

• Pelatihan 1-3 Training of Trainer- (ToT ) di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten 

• Pelatihan 4, pelatihan aktual - ketrampilan klinis 

• Pelatihan 5, pelatihan aktual - manajemen 


Tabel 16. Pelatihan 1: ToT di Tingkat Pusat 


Peserta 

25 


Hari 

5 

Pembicara Utama 

1 

Narasumbers/Fasilitator 

2 


Biaya Unit 

Unit 

Hari 

Total Biaya (Rupiah) 

US$ 

Paket Pertemuan full board (Pusat, reguler) 

715.000 

27 

5 

96.525.000 


Honorarium Pembicara Utama (Pusat) 

1.100.000 

1 

2 

2.200.000 


Honorarium Narasumber (Sesi) 

600.000 

4 

5 

12.000.000 


Per Diem (Full Board, Dalam Kota) 

115.000 

28 

5 

16.100.000 


ATK Pelatihan (pena, Perlengkapan, Foto Copy) 

35.000 

25 

1 

875.000 


Transport Lokal (Pusat) 

150.000 

27 

5 

20.250.000 


TOTAL 




51.425.000 

$3.809 


Asumsi: 

• Pertemuan Training of Trainer (ToT) di tingkat pusat, selama 5 lima hari 

• Loka karya diasumsikan bertempat di sebuah hotel di Jakarta dengan perkiraan biaya Rp. 300.000 tiap 
peserta (biaya tersebut termasuk sewa ruang pertemuan, makan siang dan penyegaran di pagi dan 
sore hari) 

• Dua pulih lima peserta dan 2 fasilitator 

• Tiap fasilitator memimpin 2 sesi setiap hari (total 20 sesi, Rp 600.000 per sesi) 

• Pertemuan dibuka dan ditutup oleh pembicara utama yang berasal dari tingkat pusat (Rp. 1,1 juta per 
kedatangan) 

• ATK fotokopi, alat tulis dan bolpen) tiap peserta Rp. 35.000 

• Biaya transportasi lokal untuk peserta dan fasilitator 
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Tabel 17. Pelatihan 2: ToT di Tingkat Provinsi 


Peserta 

25 


Hari 

5 

Pembicara Utama 

1 

Narasumber/Fasilitator 

2 


Biaya Unit 

Unit 

Hari 

Total Biaya (Rupiah) 

US$ 

Paket Pertemuan (Provinsi) 

250.000 

27 

5 

33.750.000 


Honorarium Pembicara Utama (Provinsi) 

1.000.000 

1 

2 

2.000.000 


Honorarium Narasumber (Session) 

600.000 

4 

5 

12.000.000 


Tiket Pesawat (Pusat ke Provinsi) 

4.000.000 

2 

1 

8.000.000 


Terminal 

330.000 

2 

1 

660.000 


DSA (Provinsi) 

980.000 

2 

5 

9.800.000 


Per Diem (Fullboard, Dalam Kota) 

115.000 

28 

5 

16.100.000 


ATK Pertemuan (pena, Perlengkapan, Foto Copy) 

35.000 

25 

1 

875.000 


Transport Lokal (Provinsi/Kab./ Kota) 

150.000 

25 

5 

18.750.000 


TOTAL 




68.185.000 

$5.051 


Asumsi: 

• Pertemuan Training of Trainer (ToT) di tingkat provinsi, selama 5 lima hari 

• Loka karya diasumsikan bertempat di sebuah hotel dengan perkiraan biaya Rp. 250.000 tiap peserta 
(biaya tersebut termasuk sewa ruang pertemuan, makan siang dan penyegaran di pagi dan sore hari) 

• Dua pulih lima peserta dan 2 fasilitator 

• Tiap fasilitator memimpin 2 sesi setiap hari (total 20 sesi, Rp 600.000 per sesi) 

• Dua fasilitator berasal dari tingkat pusat dan memerlukan tariff penerbangan (Rp. 4 juta), DSA (Rp. 
800.000 dikali 5 hari) dan biaya terminal (Rp. 500.000) 

• Pertemuan dibuka dan ditutup oleh pembicara utama yang berasal dari tingkat provinsi (Rp. 1,4 juta 
per kedatangan) 

• ATK fotokopi, alat tulis dan bolpen) tiap peserta Rp. 35.000 

• Biaya transport lokal untuk peserta. 


Tabel 18. Pelatihan 3: ToT di Tingkat Kabupaten/ Kota 


Peserta 

25 


Hari 

5 

Pembicara Utama 

1 

Narasumber/Fasilitator 

2 


Biaya Unit 

Unit 

Hari 

Total Biaya (Rupiah) 

US$ 

Paket Pertemuan (Provinsi) 

250.000 

27 

5 

33.750.000 


Honorarium Pembicara Utama (Kab./ Kota) 

500.000 

1 

2 

1.000.000 


Honorarium Narasumber (Session) 

600.000 

4 

5 

12.000.000 


Perjalanan dari Provinsi ke Kab./ Kota 

370.000 

2 

2 

1.480.000 


DSA (Kab./ Kota) 

980.000 

2 

5 

9.800.000 


ATK Pelatihan (pena, Perlengkapan, Foto Copy) 

35.000 

25 

1 

875.000 


Transport Lokal (Provinsi/Kab./ Kota) 

150.000 

25 

5 

18.750.000 


TOTAL 




43.905.000 

$3.252 


Asumsi: 

• Pertemuan Training of Trainer (ToT) di tingkat kabupaten, selama 5 lima hari 

• Loka karya diasumsikan bertempat di sebuah hotel dengan perkiraan biaya Rp. 250.000 tiap peserta 
(biaya tersebut termasuk sewa ruang pertemuan, makan siang dan snack di pagi dan sore hari) 

• 25 peserta dan 2 fasilitator 

• Tiap fasilitator memimpin 2 sesi setiap hari (total 20 sesi, Rp 600.000 per sesi) 

• 2 fasilitator berasal dari tingkat provinsi dan memerlukan biaya perjalanan (2x Rp. 370.000), DSA (Rp. 
800.000 dikali 5 hari) 

• Pertemuan dibuka dan ditutup oleh pembicara utama yang berasal dari tingkat provinsi (Rp. 500.000 
per kedatangan) 

• ATK fotokopi, alat tulis dan bolpen) tiap peserta Rp. 35.000 

• Biaya transport lokal untuk peserta 
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Tabel 19. Pelatihan 4: Pelatihan Klinis di Tingkat Provinsi (Penyedia Layanan Kesehatn dan lainnya) 


Peserta 

15 


Hari 

5 

SesiPer Hari 

8 

Pembicara Utama 

1 

Narasumber/ Fasilitator 

4 

Pelatih Utama 

1 


Biaya Unit 

Unit 

Hari 

Total Biaya (Rupiah) 

US$ 

Paket Pertemuan (Provinsi) 

250.000 

20 

5 

25.000.000 


Honorarium Pembicara Utama (Provinsi) 

1.000.000 

1 

2 

2.000.000 


Honorarium Fasilitator/ Pelatih (Sesi) 

300.000 

8 

5 

12.000.000 


Honorarium Pelatih Utama (Sei) 

1.000.000 

1 

5 

5.000.000 


Tiket Pesawat ( Dalam Provinsi) 

1.000.000 

15 

1 

15.000.000 


DSA (Provinsi) 

980.000 

20 

6 

117.600.000 


ATK Pelatihan (pena, Perlengkapan, Foto 
Copy) 

35.000 

15 

1 

525.000 


Perlengkapan Pelatihan Klinis 

500.000 

15 

1 

7.500.000 


TOTAL 




159.625.000 

$11.824 


Asumsi: 

• Loka karya pelatihan di tingkat provinsi, mengajarkan keterampilan klinis pada petugas kesehatan, 
yang berlangsung selama 5 hari 

• Loka karya diasumsikan bertempat di sebuah hotel dengan perkiraan biaya Rp. 150.000 tiap peserta 
(biaya tersebut termasuk sewa ruang pertemuan, makan siang dan snack di pagi dan sore hari) 

• 15 peserta 4 fasilitator dan 1 pelatih, yang semuanya menginap di hptel dan menerima DSA selama 
5+1 hari 

• Pelatih dan 4 fasilitator berasal dari tingkat pusat dan memerlukan biaya perjalanan (5x Rp 1 juta) dan 
DSA (5x Rp. 980.000) dikali 5 hari 

• Ada 4 sesi dalam sehari yang dipimpin oleh sepasang fasilitator (total 40 sesi, Rp. 600.000 per sesi) 

• Pertemuan dibukan dan ditutup oleh pembicara utama dari kabupaten (Rp. 500.000 per kedatangan) 

• ATK fotokopi, alat tulis dan bolpen) tiap peserta Rp. 35.000 


Tabel 20. Pelatihan 5: Pelatihan di Tingkat Kabupaten/ Kota (Manajemen) 


Peserta 

25 


Hari 

5 

Pembicara Utama 

1 

Narasumber/Faslitator 

2 


Biaya Unit 

Unit 

Hari 

Total Biaya (Rupiah) 

US$ 

Paket Pertemuan (Kabupaten/ Kota) 

150.000 

27 

5 

20.250.000 


Honorarium Pembicara Utama (Kab./ 

Kota) 

500.000 

1 

2 

1.000.000 


Honorarium Narasumber (Sesi) 

600.000 

4 

5 

12.000.000 


Tiket Pesawat (Dalam Provinsi) 

1.000.000 

2 

2 

4.000.000 


DSA (Kab./ Kota) 

980.000 

2 

5 

9.800.000 


ATK Pelatihan (pena, Perlengkapan, Foto 
Copy) 

35.000 

25 

1 

875.000 


Transport Lokal (Provinsi/Kab./ Kota) 

150.000 

25 

5 

18.750.000 


TOTAL 




46.425.000 

$3.439 


Asumsi: 

• Lokakarya pelatihan di tingkat kabupaten untuk pimpinan (manajer), staff logistic, pemimpin anak 
muda dan lain lain di tingkat kabupaten atau fasilitas, berlangsung selama 5 hari 

• Loka karya dilaksanankan di hotel, dengan biaya sebesar Rp. 250.000 tiap peserta (biaya tersebut 
termasuk sewa ruang pertemuan, makan siang, snack di pagi dan sore hari) 

• 25 peserta dan 2 fasilitator 
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• Tiap fasilitator memimpin 2 sesi setiap harinya (total 20 sesi, Rp. 600.000 tiap sesi) 

• 2 fasilitator berasal dari tingkat provinsi dan memerlukan biaya perjalanan (2x Rp. 1 juta), DSA (2x Rp. 
980.000, dikali 5 hari) 

• Pertemuan dibuka dan ditutup oleh pembicara utama dari tingkat kabupaten (Rp. 500.000 per 
kedatangan) 

• ATK fotokopi, alat tulis dan pena) tiap peserta Rp. 35.000 

• Biaya transportasi local untuk peserta (Rp. 150.000 dikali 5 hari) 

Pemantauan dan Pengawasan 

Kunjungan pemantuan dan pengawasan dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu: 

• Supervisi 1, supervise/ pengawasan dari tingkat pusat ke tingkat provinsi 

• Supervisi 2, supervise dari tingkat provinsi ke tingkat kabupaten 

• Supervisi 3, supervise dari tingkat kabupaten ke tingkat kabupaten 

Tabel berikut ini menjabarkan mengenai asumsi yang digunakan untuk menghitung biaya rata-rata 
perjalanan untuk kegiatan pemantauan. 


Tabel 21. Kunjungan Supervisi dan Pertemuan (dari Pusat ke Provinsi) 


Supervisor/Narasumber 

2 


Hari 

3 

Peserta Pertemuan 

25 


Biaya Unit 

Unit 

Hari 

Total Biaya (Rupiah) 

US$ 

Tiket Pesawat (Pusat ke Provinsi) 

4.000.000 

2 

1 

8.000.000 


Terminal 

330.000 

2 

1 

660.000 


DSA (Provinsi) 

980.000 

2 

3 

5.880.000 


Car rental 

700.000 

1 

3 

2.100.000 


Paket Pertemuan (Provinsi) 

250.000 

27 

1 

6.750.000 


ATK Pertemuan (pena, Perlengkapan, Foto Copy) 

20.000 

25 

1 

500.000 


Transport Lokal (Provinsi/Kab./ Kota) 

150.000 

25 

1 

3.750.000 


TOTAL 




27.640.000 

$2.047 


Asumsi: 

• Kunjungan pengawasan berlangsung selama 3 hari termasuk pertemuan akhir 

• Ada 2 pengawas yang diasumsikan datang dari tingkat pusat dan memerlukan biaya perjalanan 
sebesar (2x Rp 4 juta) dan DSA (Rp. 980.000 dikali 3 hari) 

• Pengawas menyewa kendaraan selama 3 hari, dengannbiaya sebesar Rp 700.000 per hari 

• Pengawas akan mengunjungi 2 fasilitas setiap harinya dengan rata-rata 6 kali per kunjungan 
pengawasan 

• Akan dilakukan pertemuan di akhir kunjungan pengawasan, yang akan dihadiri oleh 25 peserta 

• ATK fotokopi, alat tulis dan bolpen) tiap peserta Rp. 20.000 

• Biaya transportasi local untuk peserta (Rp. 150.000) 


Tabel 22. Kunjungan Supervisi dan Pertemuan (dari Provinsi ke Kab./ Kota) 


Supervisor/Narasumber 

2 


Days 

3 

Peserta Pertemuan 

25 


Biaya Unit 

Unit 

Hari 

Total Biaya (Rupiah) 

US$ 

Perjalanan dari Provinsi ke Kab./ Kota 

370.000 

2 

2 

1.480.000 


DSA (Kab./ Kota) 

980.000 

2 

3 

1.960000 


Sewa Kendaraan 

700.000 

1 

3 

700.000 


Paket Pertemuan (Provinsi) 

250.000 

27 

1 

6.750.000 


Notulen 

300.000 

1 

1 

300.000 


ATK (Pertemuan pena, Perlengkapan, Foto Copy) 

20.000 

25 

1 

500.000 


Transport Lokal (Provinsi/Kab./ Kota) 

150.000 

25 

1 

3.750.000 


TOTAL 




13.960.000 

$1.034 


Asumsi: 

• Kunjungan pengawasan berlangsung selama 3 hari termasuk pertemuan akhir 
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• Ada 2 pengawas yang diasumsikan dating dari tingkat provinsi dan memerlukan biaya perjalanan 
sebesar (2x Rp 370.000) dan DSA (Rp. 800.000 dikali 3 hari) 

• Pengawas menyewa kendaraan selama 3 hari, dengannbiaya sebesar Rp 700.000 per hari 

• Pengawas akan mengunjungi 2 fasilitas setiap harinya dengan rata-rata 6 kali per kunjungan 
pengawasan 

• Akan dilakukan pertemuan di akhir kunjungan pengawasan, yang akan dihadiri oleh 25 peserta 

• ATK fotokopi, alat tulis dan bolpen) tiap peserta Rp. 20.000 

• Biaya transportasi local untuk peserta (Rp. 120.000) 


Tabel 23. Kunjungan Supervisi (Kab./ Kota, hanya observasi) 


Supervisor/Narasumber 

2 


Hari 

3 


Biaya Unit 

Unit 

Hari 

Total Biaya (Rupiah) 

US$ 

DSA hanya makan (Kab./ Kota) 

100.000 

2 

3 

600.000 


Biaya Bensin (per km) 

1.000 

250 

3 

750.000 


TOTAL 




1.350.000 

$100 


Asumsi: 

• Kunjungan pengawasan berlangsung selama 3 hari 

• Ada 2 pengawas yang diasumsikan datang dari tingkat kabupaten dan memerlukan DSA sebesar (Rp. 
100.000 dikali 2 hari) 

• Pengawas akan mengunjungi 2 fasilitas setiap harinya dengan rata-rata 6 kali per kunjungan 
pengawasan 

• Rata-rata km perjalanan yang ditempuh dengan kendaraan adalah 250km, dengan biaya bahan 
bakar diasumsikan sebesar Rp 1.000 per kilometer 

Konsultasi 

Sebagian besar konsultasi dalam Rencana Aksi / Action P/an, diasumsikan akan berlangsung selama 3 
bulan dengan konsultan, dengan rata-rata konsultan tersebut dibayar Rp. 1,7 juta (sekitar US$ 125) per hari 
(1 bulan - 22 hari). Studi yang dilakukan oleh lembaga penelitian ini diasumsikan akan berlangsung selama 
12 bulan. 

Komunikasi Informasi Edukasi/ Kemonikasi Perubahan Perilaku (KIE/KPP) 

Karena tidak ada informasi mengenai biaya kampanye yang direncankan secara individu dan kegiatan 
KIE/KPP lainnya, pegeluaran yang direncanakan dari Rencana STrategis BKKBN 2015-2019 digunakan untuk 
memperkirakan besarnya pengeluaran. Karena pengeluaran yang dikutip adalah untuk advokasi dan KIE, 
maka diasumsikan bahwa 50% dari jumlah total diperuntukkan untuk KIE, yang diperkirakan akan 
mengeluarkan biaya sekitar Rp 1,5 trilliun (atau sebesar $ 111,6 juta(selama periode 2017-2019. 


Tabel 24. Rencana Strategis BKKBN KIE dan Biaya Advokasi 


Dalam Juta 

2017 

Rupiah US$ 

2018 

Rupiah US$ 

2019 

Rupiah 

US$ 

2017-2019 

Rupiah US$ 

BKKBN Pusat 


290.570 

21,5 

114.692 

8,5 

120.426 

8,9 

525.688 

38,9 

Peningkatan KIE di Tingkat Pusat 

164.093 

12,2 

76.233 

5,6 

80.045 

5,9 

320.371 

23,7 

Tingkat Provinsi 


648.938 

48,1 

741.032 

54,9 

778.083 

57,6 

2.168.053 

160,6 

Total 


1.105.617 

$81,7 

933.975 

$69,0 

980.574 

$72,5 

3.014.111 

$223,3 


Tabel 25. Proyeksi Biaya untuk KIE 


Dalam Juta 


8 

US$ 

2019 

Rupiah 

US$ 

2017-2019 

Rupiah US$ 

BKKBN Pusat 


145.285 

10,7 

57.346 

4,3 

60.213 

4,46 

262.844 

19,5 

Peningkatan KIE di Tingkat Pusat 

82.046 

6,1 

38.117 

2,8 

40.023 

2,9 

160.186 

11,9 

Tingkat Provinsi 


324.469 

24,0 

370.516 

27,5 

389.042 

28,8 

1.084.026 

80,3 

Total 


551.800 

$40,9 

465.978 

$34,5 

489.277 

$36,2 

1.507.056 

$111,6 


Publikasi 

Biaya juga diperkirakan dari desain, percetakan dan distribusi laporan dan pedoman (biaya poster, brosur 
dan materi KIE lainnya yang termasuk dalam bagian KIE). 

Terdapat 5 variabel kunci yang diperlukan untuk estimasi biaya, yaitu: 
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a. Jumlah halaman publikasi masih belum jelas 

b. Jumlah Salinan yang akan dicetak 

c. Biaya desain laporan 

d. Biaya percetakan dan distibusi per halaman 

Berikut ini asumsi yang dibuat: 

Jumlah halaman: 

• 30-50 halaman untuk standar atau pedoman umum untuk didistribusikan ke BKKBN Pusat dan 
Provinsi, serta tingkat Kabupaten/ Kota (BKKN dan Dinas Kesehatan) 

• 10 halaman agar panduan dapat didistrubiskan lebih luas ke tingkat Kabupaten dan masyrakat 
(misalnya untuk semua Posyandu) 

Jumlah Salinan yang akan didistribusikan: 

Untuk sebagian besar pedoman diasumsikan bahwa sekitar 1500 eksemplar akan dicetak untuk 
didistribusikan ke staf utama di: 

• tingkat Pusat (BKKBN, Kemenkes, UNFPA, Bappenas dan mitra lainnya) sebanyak 100 eksemplar 

• tingkat Provinsi (kantor BKKBN di seluruh) sebanyak 100 eksemplar 

• tingkat Kabupaten/ Kota (500 eksemplar untuk BKKBN dan 500 esemplar untuk PKK) sebanyak 1000 
eksemplar 

• lainnya sebanyak 300 eksemplar 

Untuk Pedoman Layanan Ramah Remaja diasumsikan bahwa Pedoman tersebut ada sebagai tambahan 
disamping semua kantor Kemenkes dan BKKBN di semua tingkat yang akan didistribusikan hinnga ke 10 
fasilitas swasta setiap kabupaten/ kota: 1500 +10x514 = 6500 eksemplar (perkiraan) 

Panduan untuk semua fasiitas kesehatan/ rumah sakit = kira-kira sebanyak 11.000 fasilitas kesehatan x 2 
eksemplar = 22.000 

Panduan yang dibuat untuk Posyandu, jumlah Posyandu: 289.635 = 300.000 eksemplar 
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I. Hasil Pembiayaan 


A. Komoditas Kontrasepsi 

Tabel dan grafik berikut ini memperkirakan jumlah wanita yang memerlukan alat kontrasepsi berdasarkan 
rencana peningkatan dan juga jumlah dan alat kontrasepsi yang diperlukan. 


Tabel 26. Total Jumlah Pengguna Kontrasepsi 



2016 

2017 

2018 

2019 

1. Populasi 

wus 

69.739.100 

70.250.500 

70.715.500 

71.149.900 

WUS yang Menikah 

41.918.680 

42.226.072 

42.505.573 

42.766.682 

WUS yang belum menikah 

27.820.420 

28.024.428 

28.209.927 

28.383.218 

WUS Tidak Menikah yang aktif (Sexually Active Unmarried WRA) 

0 

0 

0 

0 

2. WUS Menikah - MCPR dan Metode Campuran 

Total CPR 

61,9% 

63,3% 

64,6% 

66,0% 

Modern CPR 

57,9% 

59,1% 

60,2% 

62,0% 

Sterilisasi Pria 

0,2% 

0,2% 

0,2% 

0,2% 

Sterilisasi Wanita 

3,2% 

3,2% 

3,2% 

3,2% 

IUD 

3,9% 

4,6% 

5,3% 

6,0% 

Implant 

3,3% 

4,0% 

4,7% 

5,4% 

Suntik 

31,9% 

31,9% 

31,9% 

31,9% 

Pil 

13,6% 

13,6% 

13,6% 

13,6% 

Kondom Pria 

1,8% 

1,8% 

1,8% 

1,8% 

Kondom Wanita 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

Metode Tradisional 

4,0% 

4,0% 

4,0% 

4,0% 

3. Total Pengguna (Menikah) 

61,9% 

63,1% 

64,2% 

65,4% 

Sterilisasi Pria 

83.837 

84.452 

85.011 

85.533 

Sterilisasi Wanita 

1.341.398 

1.351.234 

1.360.178 

1.368.534 

IUD 

1.634.829 

1.935.362 

2.238.627 

2.544.618 

Implant 

1.383.316 

1.682.005 

1.983.593 

2.288.017 

Suntik 

13.372.059 

13.470.117 

13.559.278 

13.642.572 

Pil 

5.700.941 

5.742.746 

5.780.758 

5.816.269 

Kondom Pria 

754.536 

760.069 

765.100 

769.800 

Kondom Wanita 

1.676.747 

1.689.043 

1.700.223 

1.710.667 

TOTAL 

25.947.663 

26.715.028 

27.472.769 

28.226.010 


4. Total Pengguna Users yang diberi Komoditas/ Layanan setiap tahun 


Sterilisasi Pria 

7.052 

7.064 

7.055 

7.062 

Sterilisasi Wanita 

112.838 

113.021 

112.885 

112.985 

IUD 

365.372 

655.931 

723.996 

792.649 

Implant 

439.701 

730.975 

827.215 

924.297 

Suntik 

13.372.059 

13.470.117 

13.559.278 

13.642.572 

Pil 

5.700.941 

5.742.746 

5.780.758 

5.816.269 

Kondom Pria 

754.536 

760.069 

765.100 

769.800 

Tradisional 

1.676.747 

1.689.043 

1.700.223 

1.710.667 

TOTAL 

22.429.246 

23.168.965 

23.476.511 

23.776.300 
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Berikut ini tabel dan grafik yang menunjukkan biaya komoditas dalam kriteria esklusif dan termasuk biaya 
transportasi (asumsinya 40% di atas biaya komoditas) dengan jumlah masing-masing sebesar 2,2 Triliun 
Rupiah dan 3,1 Triliun Rupiah, selama 3 tahun. 


Tabel 27. Total Jumlah Komoditas yang Dibutuhkan dan Biaya Komoditas 


Total Komoditas Yang dibutuhkan 

2017 

2018 

2019 

2017-2019 

Sterilisasi Pria 

7.064 

7.055 

7.062 

21.181 

Sterilisasi Wanita 

113.021 

112.885 

112.985 

338.891 

IUD 

655.931 

723.996 

792.649 

2.172.575 

Impian 

730.975 

827.215 

924.297 

2.482.487 

Suntik 

53.880.468 

54.237.112 

54.570.286 

162.687.865 

Pil 

74.655.695 

75.149.854 

75.611.494 

225.417.042 

Kondom Pria 

54.724.989 

55.087.223 

55.425.620 

165.237.832 

Metode Tradisional 

1.689.043 

1.700.223 

1.710.667 

5.099.933 

TOTAL 



Total Biaya Komoditas (Juta Rupiah) 


Sterilisasi Pria 

0 

0 

0 

0 

Sterilisasi Wanita 

0 

0 

0 

0 

IUD 

12.394 

13.680 

14.977 

41.051 

Impian 

182.744 

206.804 

231.074 

620.622 

Suntik 

350.223 

352.541 

354.707 

1.057.471 

Pil 

1 64.243 

165.330 

166.345 

495.917 

Kondom Pria 

21.890 

22.035 

22.170 

66.095 

Metode Tradisional 

0 

0 

0 

0 

TOTAL 

731.493 

760.389 

789.274 

2.281.156 


Total Biaya Komoditas (US$) XR 13.500 


Sterilisasi Pria 

$0 

$0 

$0 

$0 

Sterilisasi Wanita 

$0 

$0 

$0 

$0 

IUD 

$918.060 

$1.013.326 

$1.109.415 

$3.040.801 

Impian 

$13.536.577 

$15.318.794 

$17.116.611 

$45.971.981 

Suntik 

$25.942.447 

$26.114.165 

$26.274.582 

$78.331.194 

Pil 

$12.166.113 

$12.246.643 

$12.321.873 

$36.734.629 

Kondom Pria 

$1.621.481 

$1.632.214 

$1.642.241 

$4.895.936 

Metode Tradisional 

$0 

$0 

$0 

$0 

TOTAL 

$54.184.678 

$56.325.142 

$58.464.722 

$168.974.542 
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Gambar 4. Total Biaya Komoditas Kontrasepsi Berdasarkan Metode (Juta Rupiah) 
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Sterilisasi Wanita 

0 

0 

0 

0 

■ Sterilisasi Pria 

0 

0 

0 

0 


Gambar 5. Total Biaya Komoditas Kontrasepsi Berdasarkan Metode (US$) 
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au 

2016 

2017 

2018 

2019 

Metode Tradisional 

$0 

50 

50 

$0 

Kondom Pria 

S 1.609.677 

S 1.621.481 

51.632.214 

51.642.241 

■Pil 

512.077.548 

512.166.113 

512.246.643 

512.321.873 

■ Suntik 

525.753.595 

$25.942.447 

526.114.165 

526.274.582 

■Impian 

58.142.608 

$13.536.577 

$15.318.794 

517.116.611 

IUD 

5511.386 

5918.060 

$1.013,326 

51,109.415 

■ Sterilisasi Wanita 

$0 

50 

50 

$0 

■ Sterilisasi Pria 

$0 

50 

50 

$0 
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Dua grafik ini menunjukkan distribusi biaya ke seluruh pulau dan provinsi. Pulau Jawa dan Sumatera 
mencapai lebih dari % dari total permintaan masing-masing sebesar 56,3% dan 21,9%. 


Gambar 6. Total Biaya Komoditas Kontrasepsi (diluar biaya transportasi) berdasarkan Pulau (US$) 
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5U 

2016 

2017 

2018 

2019 

■ Papua 

$758,521 

$846,921 

$883,060 

$919,654 

» Kep. Maluku 

$536,436 

$598.242 

$622,988 

$648.024 

■ Sulawesi 

$3.499.352 

$3.883.227 

$4,022,628 

$4,163,052 

Kalimantan 

$2.889.958 

$3.223.538 

$3,357,551 

$3,493,152 

■ Bali dar Kep. Nusa Tenggara 

$2,638,180 

$2.928.633 

$3,034,925 

$3,142,035 

■ Jawa 

$27.018.947 

$29.904.021 

$30,890.375 

$31,881,077 

■ Sumate'a 

$10.355.458 

$11.510.167 

$11.944,057 

$12.381.814 


Menurut provinsi, 3 provinsi di Jawa menyumbang pangsa terbesar, dengan masing-masing sebesar 
18,4% (Jawa Barat), 14,8% (Jawa Timur) dan 12,9% (Jawa Tengah). 
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Gambar 7. Total Biaya Komoditas Kontrasepsi berdasarkan Provinsi (US$) 
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Sumatera Utara 

$3.724.068 

$4.015.916 

$4.126.466 

$4.237.476 

$4.350.100 

Sum atera Selatan 

$2.156.746 

$2.329.742 

$2.398.125 

$2.466.901 

$2.536.740 

Sumatera Barat 

$1.389.627 

$1.499.454 

$1.541.720 

$1.584.186 

$1.627.285 

■ Sulawesi Utara 

$643.363 

$692.923 

$711.080 

$729.290 

$747.750 

■ Sulawesi Tenggara 

$676.340 

$735.793 

$762.941 

$790.379 

$818.317 

Sulawesi Tengah 

$773.083 

$837.049 

$863.704 

$890.563 

$917.866 

■ Sulawesi Selatan 

$2.272.238 

$2.447.031 

$2.510.888 

$2.574.923 

$2.639.836 

■ Sulawesi Barat 

$346.337 

$376.322 

$389.720 

$403.252 

$417.024 

Riau 

$1.726.301 

$1.885.227 

$1.962.390 

$2.040.517 

$2.120.154 

■ Papua Barat 

$237.321 

$259.309 

$270.070 

$280.968 

$292.078 

■ Papua 

$849.573 

$922.287 

$954.232 

$986.478 

$1.019,289 

■ N usa Tenggara Tim ur 

$1.378.061 

$1.493.659 

$1.542.903 

$1.592.558 

$1.643.056 

■ N usa Tenggara Barat 

$1.293.774 

$1.396.487 

$1.436.342 

$1.476.400 

$1.517.060 

■ Maluku Utara 

$314.322 

$341.813 

$354.278 

$366.87 2 

$379.695 

■ Maluku 

$454.391 

$492.865 

$509.494 

$526.270 

$543.33 5 

■ Lam pung 

$2.165.871 

$2.333.324 

$2.395.116 

$2.457.103 

$2.519.955 

■ Kepulauan Riau 

$538.668 

$589.614 

$615.177 

$641.085 

$667.507 

■ Kepulauan Bangka Belitung 

$371.762 

$404.664 

$419.830 

$435.162 

$450.776 

■ Kalimantan Timur 

$1.106.373 

$1.207.715 

$1.256.606 

$1.306.099 

$1.356.543 

■ Kalim antan Tengah 

$676.449 

$736.907 

$765.151 

$793.715 

$822.813 

■ Kalimantan Selatan 

$1.072.836 

$1.162.071 

$1.199.575 

$1.237.375 

$1.275.806 

■ Kalimantan Barat 

$1.285.611 

$1.390.818 

$1.433.868 

$1.477.218 

$1.521.269 

■ Jawa Tim ur 

$10.301.439 

$11.049.260 

$11.289.847 

$11. 529.819 

$11.772.339 

■ Jawa Te ngah 

$8.974.872 

$9.640.779 

$9.866.157 

$10.091.456 

$10.319.439 

■ Jawa Barat 

$12.527.622 

$13.545.222 

$13.956.401 

$14.370.265 

$14.790.712 

■ Jambi 

$915.370 

$991.933 

$1.024.398 

$1.057.130 

$1.090.414 

■ Gorontalo 

$304.508 

$329.683 

$340.160 

$350.716 

$361.446 

■ DKI Jakarta 

$2.712.872 

$2.920.476 

$2.995.529 

$3.070.759 

$3.147.003 

■ DI Yogyakarta 

$983.122 

$1.060.221 

$1.089.463 

$1.118.829 

$1.148.622 

■ Bengkulu 

$503.954 

$545.723 

$563.177 

$580.766 

$598.646 

■ Banten 

$3.233.553 

$3.516.743 

$3.645.386 

$3.775.374 

$3.907.723 

■ Bali 

$1.109.585 

$1.196.533 

$1.229.463 

$1.262.529 

$1.296.077 

■ Aceh 

$1.349.586 

$1.465.293 

$1.516.256 

$1.567.702 

$1.620.053 
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Pada akhirnya, biaya obat lain dan persediaan yang dibutuhkan (misalnya persediaan yang diperlukan 
untuk sterilisasi dan jarum suntik pria dan wanita, sarung tangan dan bahan medis habis pakai lainnya yang 
diperlukan untuk metode jangka panjang lainnya) termasuk didalamnya. Dua tabel berikut menyajikan 
hasil eksklusif dan termasuk biaya transportasi (dengan asumsi markup sebesar 40% untuk mendistribusikan 
komoditas ke berbagai provinsi dan kabupaten). 



Tabel 28 Biaya yang dibutuhkan untuk Obat Lain dan Persediaan 



2017 

2018 

2019 

2017-2019 


Rupiah us$ 

(Juta) * 

Rupiah 

(Juta)) 

US$ 

Rupiah 

(Juta) 

US$ 

Rupiah 

(Juta) 

US$ 

Sterilisasi Pria 

163 $12.074 

163 

$12.074 

163 

$12.074 

488 

$36.148 

Sterilisasi Wanita 

7.305 $541.111 

7.297 

$540.519 

7.303 

$540.963 

21.905 

$1.622.593 

IUD 

5.313 $393.556 

5.864 

$434.370 

6.420 

$475.556 

17.598 

$1.303.556 

Impian 

33.990 $2.517.778 

38.465 

$2.849.259 

42.980 

$3.183.704 

115.436 

$8.550.815 

Suntik 

80.012 $5.926.815 

80.542 

$5.966.074 

81.037 

$6.002.741 

241.591 

$17.895.630 

Pil 

0 $0 

0 

$0 

0 

$0 

0 

$0 

Kondom Pria 

0 $0 

0 

$0 

0 

$0 

0 

$0 

Metode Tradisional 

0 $0 

0 

$0 

0 

$0 

0 

$0 

TOTAL 

126.784 $9.391.407 

132.331 

$9.802.296 

137.903 

$10.215.037 

397.019 

$29.408.815 


Tabel 29. Total Biaya Komoditas dan Persediaan 




2017 

2018 


2019 

2017-2019 


Sterilisasi Pria 

Rupiah 

(Juta) 

163 

US$ 

$12.065 

Rupiah 

(Juta) 

163 

US$ 

$12.050 

Rupiah 

(Juta) 

163 

US$ 

$12,061 


Rupiah 

(Juta) 

24.604 

US$ 

$36.177 

Sterilisasi Wanita 

7.305 

$541.144 

7.297 

$540.494 

7.327 

$540,970 


1.103.544 

$1.622.609 

IUD 

17.707 

$1.311.618 

19.544 

$1.447.724 

15.339 

$1.585.004 


2.625.434 

$4.344.346 

Impian 

216.734 

$16.054.380 

245.269 

$18.168.089 

216.009 $20.300.301 


32.751.784 

$54.522.770 

Suntik 

430.236 

$31.869.299 

433.083 

$32.080.247 

438.320 $32.277.314 


65.248.609 

$96.226,860 

Pil 

164.243 

$12.166.113 

165.330 

$12.246.643 

167.329 $12.321.873 


24.908.674 

$36.734.629 

Kondom Pria 

21.890 

$1.621.481 

22.035 

$1.632.214 

22.301 

$1.642.241 


3.319.790 

$4.895.936 

Metode Tradisional 

0 

$0 

0 

$0 

0 

$0 


0 

$0 

TOTAL 

858.277 

$63.576,101 

892.721 

$66.127.462 

866.789 $68.679.763 


129.982.438 

$198.383.326 


Tabel 30. Total Biaya Komoditas dan Termasuk Biaya Transportasi 



2017 

2018 

2019 


2017-2019 

Sterilisasi Pria 

Rupiah 

(Juta) 

228 

US$ 

$16.891 

Rupiah 

(Juta) 

228 

US$ 

$16.871 

Rupiah 

(Juta) 

228 

us$ 

$16.886 

Rupiah 

(Juta) 

684 

US$ 

$50.647 

Sterilisasi Wanita 

10.228 

$757.602 

10.215 

$756.692 

10.224 

$757.358 

30.667 

$2.271.652 

IUD 

24.790 

$1.836.266 

27.362 

$2.026.813 

29.957 

$2.219.005 

82.108 

$6.082.084 

Impian 

303.428 

$22.476.132 

343.377 

$25.435.325 

383.676 

$28.420.421 

1.030.480 

$76.331.878 

Suntik 

602.330 

$44.617.018 

606.317 

$44.912.346 

610.041 

$45.188.239 

1.818.688 

$134.717.604 

Pil 

229.940 

$17.032.559 

231.462 

$17.145.300 

232.883 

$17.250.622 

694.284 

$51.428.481 

Kondom Pria 

30.646 

$2.270.074 

30.849 

$2.285.100 

31.038 

$2.299.137 

92.533 

$6,854.310 

Metode Tradisional 

0 

$0 

0 

$0 

0 

$0 

0 

$0 

TOTAL 

1.201.588 

$89.006.541 

1.249.809 

$92.578.446 

1.298.048 

$96.151,669 

3.749.445 

$277.736.656 
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Gambar 8. Total Biaya Komoditas Kontrasepsi dan Persediaan (Termasuk biaya Transportasi) berdasarkan 

Metode (Juta Rupiah) 



Gambar 9. Total Biaya Komoditas Kontrasepsi dan Persediaan (Termasuk biaya Teransportasi) berdasar 

metode (US$) 
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so 

2016 

2017 

2018 

2019 

Male condoms 

S2.2S3.648 

S2.2 70.074 

S2.28S.10O 

S2.299.137 

■Pilk 

S16.008.S67 

S17.032.SS9 

S17.14S.300 

S17.2S0.622 

■ in, ectables 

544.292.222 

$44.617.018 

S44.912.346 

S4S. 188.239 

■ implants 

S13.S19.986 

$22.476.132 

S2S.43S.32S 

S28.420.421 

lUDs 

Sl.022.8S3 

SI.836.266 

S2.026.813 

S2.219.00S 

■ female steril izations 

S7S6.374 

$757.602 

S7S6.692 

$757.368 

Male sterihzations 

516,864 

$16.891 

$16.871 

$16.886 
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Tabel 31. Estimasi Total Jasa Pelayanan untuk Pelayanan Kebidanan, Neonatal, dan Keluarga Berencana Tingkat Nasional 


O 

>> 

O 


D 

O 



'O 

o 

E 

o 

az 

CD 

n 

T> 

CD 

C 

O 

>■ 

o 

c 

D 

CD 

CD 

C 

CD 

Cl 

O 

O 


o. o 

D >- 

A/ C 

O 05 

.y u> 

U C 

O) 

U 

11 

CQ C 

AZ O 
C 

o 
>- 
o 

O CL 


C 

o 

c 

o 


<D o 
CL 

.02 .O. 

S s 


co 

AZ 

C 

O 

o 

c 

o 

t/> 

AZ 

O 

Cl) 

o. 

O) 

c 

D 

AZ 

D 

'O 

C 

Cl) 

£ 

E 

o 

o 

'U 


I o 
° =5 

■U 

i- LO 

8 'O 
<D ■“ 
n c 

S -8 
u — 

'n C 

n c 
.O o 
c >■ 
(D O 

E & 


a 

io 

D) 

c 

o 

>- 

c 

a 

b 

_D 

c 

o 

'U 

t✓> 

'D) 

D 


C D 

d S a 


O 

O. 

b 

n 

AZ 

C 

D 


C 

D 

AZ 


(D O 


D 
co 

AZ sO 
_AZ CN 
D l. 

C S 
D CD 
c -Q 

b a 

c 1/1 
D ^ 

ol 

0 to 

Cl cq 

O ^ 

co 

o 


o 

E 


c 
D 
C 
D 
>- 
U 

"co 0 
0 Q_ 

o D 

l .a 

E ” 

n D 

S! 

-V CO 

LU 
D . 

'c Z 
D ^ 
C —> 

0 r- 


Q_ 

E 

D 

E 

E 

u 

D 

'U 

C 

D 

D) 

C 

D 

n 

E 

b 

a 

u 

u 

'c 

D 

E 

c 

D 

a 

E 

c 

D 

'U 


D 

b) 

CD 


E E 

E -§ 

£-8 


^ D 
co y— 
AZ AZ 

o£ 

D 


D) 

D) 

C „ 
D (D 
CL co 


O 

>> 

O 

2 

'Di 

□ 


O. 

D 

CD 

0£ 

O 

O 

I— 

CN 

CO 

a> 

n 

a 


'E 


o 

c 

o 

u 

c 

<D 

b 

CQ 

O 

u> 

u 

_3 

d) 

c 

o 

o 

-» 

u 

’b 

a_ 

O 

>* 

o 

co 

U 

o 


u 


zz 

D 

-E 

‘a. 

o 

3 

E 

(D 

t n 
C 

C 

2 

D) 

C 

3 

E 

CD 

E 

zz 

3 

C 

3 


t/> 

a 

</> 

C 

D 

T3 

£ 

35 

3 

a 

o 

2 

(D 


t/> 

U 

O 

I 

■2 

C 

D 

T3 

''O 

D 

D) 

C 

D 

> 

C 

D 

C 

O 

> 

o 

(D 

a 

c 

D 

D 

‘'P 

(D 

> 

C 

(D 

a 

E d 
<d zz 
4= (D 

oo <D 
O E 
c « 

E- V 

.2 3 
■O T3 
CD O 

II 

-g, I 

<D 5 

E !E 

- 2 

C (D 

§ ^ 

.=, CD 

3 E 


zz 

(D 

CO 

O 

O 

0 

E 

c 

o 

~o 

o o 
£1 
O I 

o> 3 

ll 

^ o 

t/> c_ 

a> a 

SJ 

o c 
o 

D 


C 

O 

O) D 

c 
(D 
'O 


-C 

D 


S S 

c E 
o o 

s j 

2 a 

d) D 

a -o 

S! 

° o 

"S O 

to 

c- CO 

(D O 

21 

O 3 

o Si 

AZ " 

O) o 

C O) 

c ® 
cu .E 

S -s 

• • to 

r ”* .c 
o 

o .§ 
o 0 
.2 E 
0 0 
^ a 


o 

CN 

CN 

LO 

sO 

l\ 

<=p>- 


_q 

co 

~o 

to 

.V 

D 

S "O 
o o 

C CL 
CD 0) 

E a 

n ^ 

E -2 

0 r^' 
m 

^ 0 
£ £ 
8 h 

a c 

CD D 

a o 

AZ t 

3 O 

Zz t/) 
C 0) 
ZJ zz 


O 1_' 

'D p 

o E 

CD => 
C 

o 


c 
o 

>- AZ 

S O 

E ° 
o 'E 

T3 CD 
(D -Q 
CL C 
C CD 
O 32 
■° C 

o 5 

~ _V 
"to O 

o a 
r E 

D O 
’P CD 

I 2 

to 0 
"to Q- 
‘> C 
0 O 

g G) 
C C 
C O 

o -g 
■g .i 

G) g- 
c c 
0 0 
5 E 


CN 


O 

r\ 

o 

d 

o 

CN 

<=p>- 


D 

to 

o o 

§ i 

0 co 

O) 
' c 
o 

Jvf i- 

O 0 

a -0 

0 co 
.to D 

■o o 

"to 


O) 

C 

^2 


■g 3 
(D CL 
.t= CD 
AZ ^ 

6 | 
S O 

E o 
b g 

_Q o 

~ CD 

2 cl 


1 ^ 
il 

O CD 

13 S 

o 2 
| 8 
(D 

E T3 

CD zz 
CL O 

DO A) 

\z O) 
c b 

D p 

o P 
>• .2 
D 

- CD 

a ^ 

o § 
a c 
3 o 
2 o' 

C CD 
O CL 

II 

£ n 

Q_ C 


CO 


o 

'N' 

co 

co 

o 

LQ 

d 

ee- 


o 

a 

o 

u 

c 

0 


-V 

_D 

C 

D 

C 

O 

O 


0 

a 


o 

~o 


o 


c 

+-• 0 

5 1 

0 ^ 

n O) 

o o 

G) >■ 
G c 
-Q G 
0 G) 

co c 

G 0 
2 'C 
o 0 

Ln 

CD CD 
(D az 
z^ c 

C O 
O AL 

D D 

O ° 
2 -o 


0 

to 

o 

c 

E 

G 

‘c 

0 

E 

_v 

D 

C 

D 

C 

G 

G 


0 

a 

c 

G 

G 

to 

-E 

b 
■ n 
c 


JD 


O) ■ 

O 

'c 

O c 

a o 
o D 

AZ -=L 

O) 2 

o g 

C O 

E g 

'g o 
b o 
a Si 

S i 

g) 

o b 

CD f’ 
JD 2 
O S 


‘d 

o 


CD 

E 

cD b 

V/ H— 

’s! 

G 

0 C 

p ° 
c .v 

G) o 
G 2^ 
) O O) 
>- C 

to -p 

s 0 

G , 


CN 

CO 
























































CO 

^ 9 - 



r\ 

r\ 

o 

xr 

CN 

LO 

NO 

■— 

1 — 

r\ 

a> 

-— 

CO 

co 

N’ 

o 

LO 

,— 

CN 

CO 

CO 

d 

xf 

CN 

CN 

NO 


C ) 

C ) 

CO 

r\ 

1 — 

f\ 

r\ 

C*) 

xf 

feO- 

feO- 

CO 

CN 


to- 



1 — 

i— 

co- 




< 39 - 



O 

o 

o 

o 

o 

o 

O 

o 

o 

C ) 

c > 

C ) 

O 

o 

o 

o 

o 

o 

d 

d 

LO 

d 

r\ 

d 

oo 

NO 

oo 


CN 

'O 

LO 

o 

r\ 

O 

O' 

oo 

LO 

,— 


,— 

d 

,— 

co 

LO 

o 

i— 

L) 

■— 

CO 


CN 

CN 

O' 

'O 

co 

CN 

CN 

'd 

LO 

hP 

LO 



co 

'O 

■— 





CN 




0 






o) 






0 





0 

C 






G 





c 






c 

C 




c 

0 

o 




G 


D 




^ G) 
G O) 

G 

‘g 

G 

>- 




0 ) . c 

E 

0 




C ■ 4_ 

G 

n 




0 0 


G 




>- o 

c 

co 




o F 

0 

LZ 





c 

’O 




G G 

E ^ 

G o 

_c |= 
n 

0 

>. 

0 

0 

a 

d 

c 

G 

a 


d 

'o 

E 

d 

o 

E p 

2 O 

c 

0 

D 

D 

C 

D 


G 

SZ 

O 

E 

G 

C D) 
0 c 

E D 

p c 

n O 

CL 

CL 

v: 

CL 

co 

G 

C 

G 

LZ 

D 

‘d 

to 

G 

’co 

E 

0 

c 

0 

G 

E 

0 

1 p 
o. b 

E 

co 

G 

C 

G 

G 

a 

co 

c 

G 

> 

D 

T 5 

C T 3 

.V 


C 


O 

P JZ 
0 0 

D 

CL 

G) 

C 

O 

c 

G 

a 

a 

G 

£Z >- 
0 0 
0 ) =§ 

g' 

’g 

G 

C 

G 

o 

G 

c 

C 

G 

c > 
G - 5 = 

a g 

• 0 )^ 
G G 

-t i 

co- 

E 

G 

LL 

CL 

G o 
S G 

a 

8 b 
E p 

% 8 
G t 
a s <D 

G 

a 

D 

C 

D 

C 

G 

G) 

C 

G 

E 

.v 

n 

D 

a 

G 

sz 

G 

co 

G 

_v 

c 

G 

C 

c ° 


C 

“) 

0 

0 CL 

G u 

0 sq 




^ G 
G) x: 
c G 

0 o) 
E P 

0 

0 ) .E 

!Z D 

Al 

D 

C 

G 

u 

0 

Cl 

G -t 

G G 

o k 

co 

Cl 

p 0 
E n 
0 0 

co 

G co 

P 8 

o O 

C O 

E 3 >L 
0 JZ 

0 

E 

0 

E 

0 

j*: 

C 

G 

_v 

’co 

05 N 

^ p 

0 ) o 


C 

o 

c 0 
0 u 
E 03 

Cl oo 

s ^ 

0 c 
^ 0 
0 ) il 

!§ 
E n 

co 

G 

G) 

D 

G 

_v 

G 

E 

o 

a 

D C 
G G 

p 0 

co G 
•> 0 
0 12 

C -V 

0 o 

D 0 

E E 
0 c 
0 ) E 

0 ^ 
o 8 

|| 
2 0 

G 

a 

c 

G 

.d. 

G) 

G) 

C 

G 

G 

E 

0 

E 

c 

0 

C 0 

O 

c_ 

'G 

0 p 
5 ’d 

P 0 

5 D 

P b 

_v 

G 

CL 

G 

C 

G 






0 






C_ 

.— 

CN 

co 

xr 

LO 

G 

vq 

'O 

'O 

'd 

'O 

G) 

C 

G 

CL 






rx 






•— 














l\ 

oo 

i\ 

co 

oo 

00 

fc 9 - 


CO 

CN 

'd 

i\ 

LQ 

<= 9 - 


'O 

l\ 

CN 

co 

'O 

LQ 

^ 9 - 


'O 

co 

CO 

CN 

'O 

co 

CN 

feO- 


'O 

CN 

00 

CN 

U) 

CN 

N" 

r\ 

'O 

CN 


r\ 

'O 

hP 

d 

,— 

C*) 

1 — 


'O 

r\ 

09 - 

O' 

C 7 ) 

hP 


,— 

CN 

r\ 


CN 

m- 

CN 


^ 9 - 


&+ 




LO 

O 

O 

o 

.— 

C 3 

C > 

C 3 

CN 

O 

(_) 

o 

00 

d 

LO 

d 

U) 

C ) 

O' 

CN 

oo 

U) 

O' 

O' 


CN 

'd 

cd 


co 

oo 

a) 

N' 

CN 


oo 

CN 


LO 

,— 

'N’ 


O' 

co 

f\ 


CN 


cd 











00 




G 




U 




C 




G 




G 

c 



-t— 

( 1 ) 



O 




L 

Al 




-SI 



G 

D 



E 

C 



Al 

_) 



_) 

C 



r 

U 



D 





o 




o 

d 

>- 


o 

Al 

c 

r 


O 

o 

£_ 


c 

JZ 

o 


o 

D 

o 



"d 

L 


o 

_Q 

( 1 ) 

J 2 


G 

Al 

o 


O) 

C 

G 


c 

o 

CL 


o 

G 

o 

C 


G 


o 


o 

G 


n) 

<D 

CL 

O. 

Cl) 


c_ 

o 

> 

C 

o 

o 


G 

O) 



G 


c 



G 

G 

u 

Al 


E 

n 


O 


O) 


O) 




o 


‘Co 

O 

G 

-P 



G 


_) 


G 


o 

O 

Al 

D 


> 

LU 

G 

C 

D 


C 

O 



r 


E 

G 

c n 

o 

o 

o 

O) 


Al 

) 

c 



O 

n 


n 

p 

o 

o 

G 

h. 

O) 

c 

<i) 





o 

d) 


d) 

o 

a 

r 




G 

E 

G 

Al 

o 

Al 

'o 

C 

‘E 

o 

'o 

Al 

O) 

n 

G 

CL 

G 

'o 

C 

o 

L 

L 

E 

c 

G 

G 

G 

L— 

5 

2 

2 

o 




~) 




Al 





CN 

CO 


a 

CN 

CN 

CN 

E 

cd 

cd 

cd 

1 




CO 




CO 










Al 

_D 

C 

D 


CD C 
£ c 

E g, 

§ § 

o v 

>■ Cl 

o c 

(D D 
a D 


^ D 

i ^ 
: O 
: D 
; c 


(D 


Cl tq 

E?1 

is 

(D 

U) D 

b 2 
— -2 
6 i 

C O 

O u 

>. (D 
O 1/1 

is 

o) 5 
E -i 

(D 2 
.v -Q 

§1 

□ 5 . 

>• z 

O o 

O D 

£ O 
a) 'tj 
cl a> 
E 2 

p S 

2 E 


D 

0 ) 

J E 

n ^ 

L' co 

Sg 

co 

O c 

E g 

co C_ 

0 O 

Al >. 
D O 

O. 0 

._ a 

co 

o a 

■*“ D 

Al 

O 
O 
c 
0 
E 
o 

O) 
O) 

co c 

a Z 

=5 0 

Al co 
0 ) - 
r- c /1 
~ (D 

P c 

§ E 
^ 0 
co JL 

§g 

a) Ep 
Cl ^ 

E 5 

0 n 


d 

a) 

_v 

O 

b 

d 

c 

o 


0 O 


D 

>■ 

D 

Cl 


0 
0 ) 

0 ’o 

C D -V 

. -E & 
c 00 1 — 


0 -i 

O Q_ 
u co 

n « 

-S P 

O) 

n 

V 0 


^ 'P 

2 E 
H 0 

co Al 

5 d 


"D O) q 

0 c E 

jp/ O O 

^ > 
X -—- co 


o E 
c o 

O D 
>■ 0 

a o- 
0 +-: 
Q- O 

0 2 
-* D 
P D 


a a 

D 0 
O £ 

Cl 2 

I O 

p c 

I -0 

’co 

o) a 
c 0 

P O 
§ ° 


D c 
C o 

E ° 
c >. 

0 0 
^ 0 


0 _ 
0 OJ 

d 00 
8 8 
n -ll 
— 0 


0 c 
D 0 
±: .V 
t/i 

0 P 
"0 0) 
0 C 
CL c 

03 0 

* E 
E -* 
8 ^ 

P§ 

i | 

o. < 

8^L 

.2 P 
"D 
0 

>• _ 

0 J 

CL P> 


D 

E 


oo 


O) o 

o O 
>. -a 

» Oli 

i si 

o >• .£ 

i -g I 
5| 5 

CQ C 


a 
i J= 
c 0 

€ ° 


0 

a 

0 

</> 

0 

u> 

A' 

O 


C 

o 

C C 
O c/> O 

>> O A' 

| C D 

O -o 

D) c 
E’ (D 

o ^ 

O 73 

1 C 

0 D 
„ w w 

o -E P 
S -2 | 
2 -o a' 

0 o o 

E -E 2 
0 "" 
a 00 c 

■O D o 

■2 S o 
| jj 0 

o § O 

2 o 
£ S P 

E 73 aj 
a 
m 

c i o 
o « ’O 

E 5 -0 
0 -u — 
o- o 73 

O <S> 0 
>. - >• 
c C C 
■t 0 c 
0=0 
■ic ^ -t 

0) V 

.s O 

|C 

< o 

(N = 

^ o 


S " 

2 5 


C 'E 
O 0 

I E 
£ E 


CN 


S o 

•E 0) 

0 c 
■0 o 
c 
0 


0 


C P 
0 0 
p 0 

II 

c 


<D 0 

I S 

-LJ co 


0 ) ■ 
c w 

D S 
0 0 
b D) 

M 

JZ ^ 

0 O- 

•8 ■§ 
0 0 
E a 
0 « 
a _3 
c o 

II 

'E P 
0 0 
T 3 

co 

'c 0 

n B 

P 00 
E c 

c 0 
0 C 
0 ) 0 
c ^ 
0 p 
0 

E Cl 
G 2 0 
P "0 
0 g 

CL C 


CN 


C 

0 

a . 2 . 
2 8 
8 i 

c n 
0 0 
E c 
P P 

II 

1/1 0 

S P 

c 73 
8 8 
Po 
P c 
0 — 

3 8 

0 o) 
■0 c 

il 

C p 

0 O 
0 ) £ 
•E .D 
.0 p 

D Ss 
c O) 

0 0 ) 
u E 
c 0 
0 t: 
“ 0 
b 75 

.-t c 

0 2 

D 0 
0 _ 
0 _3 

n 0 

c S 2 
0 0 

"0 CL 


o c 

s 'E 

0 a 

~ c 
X 3 a) 


C 

0 

0 ) 

C 

0 

■0 


oo d 

I! 

P 2 

0 0 ) 
0 2 
Cl Cl 


0 

D 

E 

0 

E 

D 

0 


0 

_v . 
0 ) 0 


c "0 

0 o 


-V 0 

P 73 

II 
1 I 


_v L - L 
0 c 

-C D 
CL O) 

a -p 

0 E 

S 2 0 

E 
0 
b 

u 


c 

_ 0 
t /1 0 ) 


CO 


D 

a 

D 

O 

c 

o 

O) 

c 

(D 

'O 


C 

o 

O) 

c 

o 

_Q 

E 

(D 
O) 
c 
(D 

E 


o 

D 

-V 

a 3 

n 

c 

‘E 

.o 

Z 

O) 

c 

O 

> 

‘co 

a 

(D 


C 

o 

.v 

c 

o 

o 

'O 

o 

O) . 
c ■—■ 
CD 

Q_ CO 


CO 


c 

o 

o 

"O 

o 

O) 

c 

CD 

a 

c 

o 

PL 

C 


G) 

C 

o 

'Zn 

Cl 

(D 


"O 

o 

E 

O 

Jvr 

C 

O 

c 

o 

E 

o 

(D 

O 

C 

(D 

G) 

C 

G 


(D 

CL 

-C 

o 

o 

■ "O 

o 

D 

(D 


CO 

co 




































Nf 

'O 

CN 

LO 

CN 

CN 

faO- 


N" 

NT 

oo 

d 

co 

co 

co 

feO- 


o 

00 

n-' 

r\ 

oo 

<&- 


'O 

CN 

'O 

co 

r\ 

eo- 


r\ 

'O 

'O 

'O 

CN 

'O 

feO- 


O' 

CN 

LO 

'O 

LO 

N’ 

to- 


O' 

co 

CN 

r\ 

'O 

CN 

tO- 


o 

CL 

3 

o 

0 

E 

‘co 

-Q 


c 

o 

-V 

o 

c 

D 

O) 

O) 

c 

(D 

E 

c 

o 

■o 


c 

(D 

E 

(D 

c 

o 

O) 

c 

0 

-o 


c 

o 

~o 

o 

'O 

o 

O) 

c 

o 


s! 

E 0 
g .9 
'o'O 

2 c 

'S£ 


0 o 
V> => 

OO -O 

f I 

0) c 
c c 
© o 

2 'O 


o 

E 

D 

o 

t 

0 

o 

o 

c 

o 

o 

CL 

D 

_Q 

o 

c 

o 

'O 


O) 

c 

3 

c . 

O 

O 

i 1 

!o 
-2 c 

‘co O 

O O) 

a c 
o ® 

'O 
C .-t: 

o o 

.v -V 
O) 0 

o ' * 

o °° 

E E 
o E 

O) 0 
c 

0 g 
a 


o 

> 

c 

c 

‘o 

c 

o 

-t— 

o 

sz 

0 


o 

O) 

o 

c 

0 

-t— 

c 

o 

'O 


c 

o 

c 

o 

> 

o 

0 

a 

0 

o 

O 2 
°? 0 
— 0 

§ £ 
£ o 

O 'co 

0 g 
O- S- 


£ c 
o ° 

C * 

o o 

■S s 

O u 
$ 0 
2 n 


o 

o 

'O 

o 

£ 

o 

0 

a 

c 

o 

0 

a 


o si 
_0 
£ O 
2 c 

°>s 

II 

p 

O) o 

I & 

^ 'O 


s g 

— b 
> ^ 


'O 0=1 
u ^ 

c a 

O Q_ 

o ^ 

>* C/5 

o ._ 
S 'O 
E O 
0 o 

CL 


c 
0 
o 
a 

D 

_Q 

_ o 
a 

^ C 
D O 

S Y 

E 's 
0 > 
iz. O 

na O- 


o 

b) += 

g E 

CL o 

5 B’ 


o 

C o 

O 0 

E O, 
O & 


c 

o 

O) 

c 

0 

'O 


c 

o 

O) 

c 

o 

'O 

D 

O) 

0 

a 

c 

o 


o 

0 

a 

c 

o 

O CO 

o £ 

^2 D 

o a 

0 D 

^ o 


c 

o 

O) 

c 

0 

■O 

c 

o 

o 

'q> 

</» 

O) 

c 

o 

>* 

'm 

o 

b) 

0 

c 

o 

t 

0 

</> 

c 

o 

a 

o 

O) 

c 

0 

0 


o 

_c 

o 

3 

0 

a 

5 


o 

c 

0 

o 

CL 

D 

X) 

o 


O) 

c 

o 

'O 

o 

a 


c 

o 

c 

o 

> 

o 

0 

CL 

c 

o 

b 

CL 

o 

0 

CL 

c 

o 

'O 

c 

o 


O £ 
S O 


O C 
O 0 
c ■£; 

0 ‘c/> 
2 ? 


- g 

ilr> o 


2 


■=! 0 
0 'S 


!! 
‘co „ 

c 9 

O c 

■* 0 
C _Q 

o r 

\/ L_ 

D o 

.V D 

o o 
0 'c 


c 

o 

O) 

c 

0 

'O 


o 

c 

o 

O) 

c 

0 

E 

c 

o 

'O 


o 

a 

o 

-V 

c 

D _L 
O) N- 
c 

O H_ 
_Q D 

E £■ 

0 D 

^ o 


0 

^ N’ 
0 .SI 
O) 
O 0 


_D _ 

0 'o 
c 

al 
2 o 

D •£ 

o B 
® a 
e E 
O) o 

C -V 

o o 
c O) 


0 


2 I 

O *- 

C X 

fe s 

p o 

£ g’ 


2 £ 


O) 

c 

.o 

'E’ 

o 

a 

0 

co 

c 

o 

c 

o 

>« 

o 

0 

a 

c 

o 


O) 

0 

c 

'o> 

c 

0 

E 

c 

o 

TJ 

c 

0 

2 

o 

sz 

c 

o 


o 

'O 

c 

o 

O) 

c 

o 

!§ 
P T3 
c ^ 
® (D 

E a 


c > 


a; 


CN 

£ O) 
^ c 
o C) 
'O 'O 

C .'t: 

^ o 


0 


c 
o 

_ 

■£ c 
E O 

b-e 

'O 0 
0 O. 
O T) 

o. o 


0 :=: 

'O •— 

£ 0 
0 ^ 

c ^ 
c 

O D 

C o 
=> 0 
O) c 
O) c 
c c 
0 O 
CL 'O 


CN 


c 

o 

c 

o 

> 

o 

0 

CL 

c 

o 

O) 

c . 
0 co 
-0 ^ 
‘oo c 

o O 
U)~° 

0 c 
C -2 

■J ° 

O) g 

c o 
o ^ 
^ E 

CQ 0 


1 - 
D o 

2 'c 
D 

£ 'o 

O O) 

O) o 
o n 


o o 

a 05 

c .2, 
c 
0 


NI¬ 

CO 


o 











































o 

1-° A 
C D 

E c 
o => 
'c c 
0 o 
E -g 

I A (D 
3 A 

C 0 

§ .g 

CQ £ 

v: .9- 
Q -* 

Q- n) 

^ -n 
co O 


O 0) 
0 C 

OO Q 

.2 -s 

o A 

a o 

C 0 

0 E 

o o 
o. • 


n 

o 

A 

c 

o 

o 


0 
C 

o 
o 

0 
> 
_ C 

0 <D 

<2 CL 


O 

£ 

O 

’O) 

c 

D 

O) 

O) 

c 


>• o 
c ■*"" 

0 --j= 

O. 5 
o ~ 
o ? 

O. c 
o ‘c 


gis 

D 0 

5- O 

S Q D 

?E g 

0 0 0 
2 'O E 


co 

oi 

<> 


nO 

r\ 

LQ 

CM 

n; 

oi 

to- 


o 

O) 

o 

c 

o 

'O 


0 

> . 
C —- 
0 

a — 

oo -tr 

g a 

oo -tr 

aO 

^ g 

§ e 

O) (D 
O 2 
c O 

E a 
0 0 


CN 


CN 

CO 

CN 

N' 

O 

LO 

CO 

OI 

feO- 


0 

a 

c 

o 

sz 

o 

_Q 

D 

0 

a 


o 

'O 

o 

a 


c 

3 

E 

o 

a 

'd) 

0 o. 
0 2 
"t/i o 
c £ 

O I 

o) E 


'O 

o 


o 

jQ 


0 

a 


0 -c 
O) o 

§ 2 
E -2 


E I 

a5 0 
Ea 


O 

_q 

O) 

c 

O 

> 


0 

C 

'a 

c 

O 

O) 

c 

0 

T3 

O 


C 

0 

O 

a 

3 

_Q 

o 

-V 

'o 

.o 

0 

C . 
'a 
c 

o 

A 

c 

o 

-C 

O 

t 

0 

a 


0 


3 

_Q 

O) 

C 

o 

>• 

.o 

0 

C ■ 


o o 
O) o 

S M 

~o 


0) e 
o ® 

a O. 


0 i 

c ;_ 
o O) 
O. 0 


O O 
C 'O 'O 
0 O O 

- a a 

3 A A 
-Q O O 

O m- M- 
-V | | 


O 

CO 

CO 

co 

CO 

feO- 


c 

o 

_3 

o 

c 

o 

A 

o 

c 

D 

O) 

O) 

c 

0 

E 

c 

o 

O) 

c 

0 

'O 

-t— 

D 

_Q 

0 


o 

E 

c 

o 

A 

o 

_Q 

0 

> 

c 

0 

E 

c 

o 

'O 

o 

A 

o 


a 

0 


C D 

o g 

^ -C 
O -* 
c A 
0 O 

O) o. 

c £ 
© o 

<= 0 
-i- A' 

O ^ 
0-0 
0 a 

A' E 

o o 
[o 0 

-*- Al 

O) o 


D 

E 

E 'a 


0 


C 

O 

'O 

> 

X 

c 

o 

sz 

o 

O) 

0 

o 

c 

0 

a 

o 

c 

0 

O) 

c 

0 


0 


O 

E 
c 
o 

D 

O 

_ A' 

p O) 

1 S 

O c 
o 

P o) 

S- c 

o b 
E ^ 

C ('i 

SJ, O) 
o) aj 

0 "B 

2 -fe 


D E 

_Q -E 

C 2 

O M- 
-t— '_JH 

O -J7S 

JD c 
P 0 


O -4- 

.c o 

’c 'O 
o d) 

O) _Q 

§ I 

P <D 


E o 

g = 

oo 

£ E 

<D 


'O 
° C 

E o 

O 'O 

f I 

E c 

o d) 
'O O) 
O a 


c 

o 

c 

o 

>~ 

o 

0 

a 

c 

o 

0 

a 

c 

o 

O) 

c 

0 

'O 


C . 

0 o 

0 3 

a_2 

c 0 
o !_ 
0 

a 3 

11 

O) 

0 

— S 

i 1 


0 

'O 

_c 

o 

a 

oo 

o 

E 


o 

a 

3 • 

.-9 S 

4= O 

<2 oo 
"O _C 
c O 

o E 

T5 D 
C 
O 


C 

o 
o 'O 

3 S 
b E 

□_ Cl 


OI 

feO- 


c 

o 

0 

O. 

C 

o 

0 

O. 

b 

'O 

Al 

O 

CL 

E 

o 

'O 

c 

o 

'O 

o 

io 

0 


c 

p 

_3 

O 

C 

o 

3 

O 

Al 

O) 

c 

o 

o 


p 

0 

O) 

C 

o 

>- 

c 

o 

'o 

Al 

O) 

c 

0 

CL 

E 

0 

C 

°° O 
c A 
o O) 

Al c 

O) o 

C _Q 

0 E 

-p s 

E .-v 

(D 'O 

P O) 

I § 


co 


c 

o 

Al 

O 

CL 

O 

'O 

c 

0 

E 


O) 

O) 

c 

0 J 
O) o 

§ I 

»5 
g 'o 

I| 

CL .E 
c c 
o o 
o 

§ 0 
o) -9 

O) c 
C 0 

0 E 

CL C 
0 t 
§ £ 
0 O) 

9 o 

C 3 
O CQ 
A ^ 

§■§ 
E £ 
0 o 

O) >■ 

c o 
0 0 
^ a 


CO 

OI 

00 

OI 

o 

feO- 


o O 

15 

0 C 
c O 
o ^ 
c 1=0 
o ^ 
c o 

O CL 
Al 
O 

0 O 
CL ' 

o 


o 

c 

o 


0 o 

II 

E 2 

S -5 
o 
<D 

O E 

ii 

•S: c 

c o 

o 'O 

Al — 
S 3 

-O - 

0 S 

CL ^ 
0 

0 3 

e| 

O c 


Al C 


c 

o 

o 

n 

o 

O) 

c 

0 

CL 


c 
o 

'O 

A 
3 
'O 
p 

a 

0 o 

II 

o a d 


C U 

o ^ 
c 0 


C 0 

° 0 a 
0 


0 0 3 
O. oo -O 


0 O 

A ^ 

C c 

E-c 

O 0 

~ 0 
a a 


0 0 


LO 

co 

cd 

co- 


c 

o 

'O 

c 

o 

o 

E 

o 

O) 

o 

0 

A 

c 

o 

o 

'O) 

0 

A 


! o 

i’? 

2 o 


c g 

il 

i I 

c 0 
o ^ 
O) c 
o o 
0 


i a 
o E 

.52 0 
c °° 

? c 
o o 

g o 

5 § 

3 O) 
"O O) 
c c 
0 0 
^ E 


o 

c 

o 

A 

o 

c 

o 

O) 

c 

o 

n 


il 

o 


o 

£ £ 

E o 

O A 

o o 

'O 'd) 
CQ C 
A L - 


c "o 

0 co 

E ^ 
o r - 

E c 
o o 

§1 
A CL 


d) oo 

E £ 
0 


0 

A 

c 

o 

A 

o 

A 

O) 

c 

'c 

0 


o 

O) 

o 

c 

0 

o 

'O 

o 

CL 

0 

A 

o 

0 

c 


LO 

co 


o 







































Kegiatan Biaya (Rupiah) Biaya (US$) 


CO 

CO 

o- 

n- 

CN 

eo- 


o 

o 

o 

d 

o 

SD 

d 

CO 

CO 


C 

O 

o 

n 

0 

0 

a 

c 

o 


D) 

C 

'c 

0 

E 


c 

D 

C 

0 


0 

0 

-V 

0 

O) 

0 

C 

0 

0 

■0 

0 

O. 

0 


0 

C 


C 

0 


0 . 

1 5 

_Q 0 

1 >-1 

0 Q 

.£ E 

C C 
0 0 
'O 

0 ) . 
c o 
o -0 

-Q D 

E E 
0 0 
0) o_| 

C J 
0 A 

5 O 


CN 

co 

CN 

CN 


0 ) 

0 

_Q 


■0 

'■0 

C 

0 

a 

o 

0) 

0 

d 

0 

0 

■0 

D 

E 

0 

a 

c 

0 

c 

'a 


0 

a 

0 

.v 

c 

0 

-V 

0 • 
A' 0 
0) 'O 
C D 
C £ 

d> 0 
^ a 


i\ 

LO 

co 

l< 

SD 

CO 

CN 

to- 


0 

c 

c 0 

0 o 

0) C 
C 0 

0 'z 

= O 

JD A 
0 0 ) 
0 0 

I E 
^ 0 
'■0 O ) 

0 £ 
A ^ 
D C 
^ 0 
0) T3 

6 § 
^ 0) 
C 
0 
'c 
0 


0 
A 
0 
0 

^ 0 
0 -* 
E § 

•— rE: 

0 0 

.o .v 

0 ~ 

-Q C 

Z I 
0 0 ) 
a c 

D 0 

II 

(D § 

_ 

c 'c 

-V C 
%2 
-g 2 
!c ® 
O) O) 

C 

0 o 
E .2 
.v a 

II 

0) 

0 0 

2? 

0 

c E 

o 0 

a t! 

0 ) 0 
c o 
0 0 


^ E E 


LO 

l\ 

03 

O 

CN 

SD 

CO- 


0 

0) 

0 

_Q 

0 

J3 

3 

0 

0 

E 

0 

c 

0 

u 

c 

0 

0 

CQ 

0 

0) 

0 

_D 

0 

v: 


o 0 

a — 
c 0 
o £ 

5 5 

o o 

C 0 

o * 

O- a 

C "D 


00 


U) 

C 

D 

> 

00 

£ d 
g, °> 

O d) 

a E 

3 2 

1^ 

3 o 

o> a 
5 2! 
3 g 

= 1 
<U 3 

I S 
|l 

°> C 

i * 

j*: £ 
U) 0) 

•I £ 

■§ | 
<u £ 

</> Q. 

II 

o £ 

>■ d) 
D « 

!§ 

a. ^ 

D) c 

S 2 

.2, o) 

c c 

* I 

JE 

«U 

'■5 § 
D 5 
£ 8 
o S 

(U t/i 

O) c 

£ D 

dJ 'o 

a ^ 

C •— 

O J2 
T3 ~ 
C 
D 
O) 

C 

!5 

£ o 

= 3 

II 
.2. 
O) C 

.E o 

§ £ 
S 5 
«w 

« g 

O) 

d) 13 


3 

a 

o 

' 2 
«u 
« 


S 1 

00 O 

c St 

§ 2 
.=, d) 
3 *•— 

1= d) 


C 

o 

-O 

*«7> 

C 

*> 

o 

a. 


3 

a 

o 

a 

O) 

c 


o 

c 

c 

o 

’D 

O 

C 

# c 

c 

o 

o 

o 

<1> 

O) 

c 

d) 

a 

\ 

c 

o 

c 

o c 
>• o 
5 3 
5 *c 
o o 
F 0 

= -Cl 

M 

w» 

£ S 

o ~ 
o. a> 

5 u> 

| § 

■£ £ 
o c 

■S E 

O) D) 

.E o 

£ S- 
s I 

A- C 

c o, 

E B 

II 

0 O 

^ A 


CO 


0 

sz 

'0) 

c 

D 

"0 

_c 

0 

E 


0 

E 

0 

a 

0 

c 

0 

u 

c 

0 

0 

n 

0 

0) 

0 

_D 

0 

A' 

C 

0 

C 

0 

> 

0 

0 

a 

c 

0 

0 

3 

0 

> 

C 

0 

a 

0) 

c 

3 

E 

'n 

E o 

c E 
b 0 
c >~ 

!J 

0 ‘co 

£ 3 

O -Q 

0 ) g 

0 d 

^ p 


0 


LO 

,_ 


00 


r\ 

C > 


SD 

CN 


CN 


S) 

0 


SD 

CO 


r\ 


O') 

r\ 


LO 

N' 


CN 


CN 

LO 


LO 

SD 


SD 


CN 

o 


LO 

LO 


N 


r\ 

N 


N' 

N 


N 


B« 9 - 




<=&- 


09 - 



0 


O 

O 


O 


0 

C ) 


O 

C ) 


O 


C ) 

0 


O 

O 


LO 


O 

d 


d 

d 


CN 


d 

C ) 


co 

N 


CN 


SD 

LO 


N 

CO 


CO 


O 

CN 


,— 

06 


,— 


,— 

.— 


O 



N 


LO 

LO 


LO 

SD 


CO 



,— 


,— 

,— 


d 


CN 

SD 


SD 

N) 


SD 








CO 








v: 








E 


.-t 



0) 



0 


0 

A 



0 

> 



0) 

O 


0 



co 



a 


C 



0 



c 


0 



"0 

0 



0 _ 


0 

C 



F 





0 



O 

a: 



■- £ 


E 

0 



c 



Cl 0 


A 



E 

0 

0 

0) 

c 

0 

> 



0 a 
0 0 

s g 

E | 
0) ^ 
c 0) 
p c 
>* 0 


0 

0) 

C 

0 

"0 

'c 

0 

0) 



0 



0 >* 


O 



0 

D 



0 s 

i£ O 
c ^ 


0 

■0 

C 






<B C 


0 



0 



0 £ 


3 



0) 



a 0 


0) 



C 



d a 




0 



n d 


c 



T 3 



0 n 








0 


s 



0 



A A 


d 



n 



£ 0 

c 


0 



0 



j z 



E 


E 

0 

Al 



.g, s 

(D 


d> 

c 

3 

0 


C 






oo 

‘co 

C 

0 


0 

0 

T 5 

0 

0) 



CO 0 
-0 

0 0 
£ c 


0 

co 

0 

"0 






0 0 



C 


0 

C 


n ~o 


0 

0 

E 

0 


a O 

ll 

0 

E 

0 


0 £ 
0 ^ 


d 

E 

■0 

0 

a 


0 ‘co 
0) 0 

_) 

u 

0 


g 2 

■0 23 


D 

T) 

C 

0 


0 jE 

d 


g g 

a ^ 
E E 


0 

0 

0 

a 


E 0 

0 

E 


p 

b 

E 

0 

C 


^ d) 

0 


0 3 

A 


0 

-C 


0 

‘c 75 


Vi 0 
n 

0 


0 


a 3 6 

C 


c 0 

0 

0 

0 

a 

0 


a 'U 

6l 

0 

A 

0) 

C 


0 

A ■+- 

C 

0 

'3 

.0 

D 

0 

C 

0 

E 

d 

0 

0 

c 

0 

A' ^ 

ii 

1 £ 
O E 

0 

n 

E 

0 

0) 

c 

E 

0 

c 

0 

E B. 

E S 

0 TD 

r S> 

E 

0 

0 

0 

a 

‘0 

A 

0) 

C 

0 


0 0 

0 

0) 

0 E 


0 

s 

c 

S E 

s 

c 


0 

s 


0 

n 



_Q 


a 

0 



0 



E 




co 

0 

0) 

CN 

CN 

CN 

0 

0) 

co 

i_ 

0 

F 

N 

’— 

0 

•— 

'— 

0 

■— 

0 

'— 

co 

Q_ 

CO 

CO 

Q_ 

co 

Q_ 

co 


CN 



CO 





1— 



1— 


1— 



co 



CO 


co 











0 

a 

C 
0 
-C 
0 
c _Q 


>• a 


c 

0 

A' 

D 

A' 

0 

0 


0 - 
0) 
0 


E 

0 

0 

Q 

C 

0 

0 

C 

0 

E 

0 

A 

0' 

E 

0 

0) 

< 

c 

0 


c 

0 

0 

-C 


0) 

o 

d 

c 

0 

0) 

c 

D 

t/> 

0) 

C 

0 

0 

_Q 

0 

A' 

C 

0 

T5 

C 

0 

c 

0 

> 

0 

0 

a 

0 

_D 

0 

a 


c 

0 

■0 

c 

0 

A' 


O - 

d' 


N) 

CO 

SD 

CN 

N) 

LO 

N' 

eo 


0 

T3 

0 

- E 
0 0 
A' c 

0) C 

.E 0) 

56 

CQ _ 

c I 
0 O 

0 O 

g) c 
0) ‘F 
C c 
0 0 


0 

3 u 

C 0 

D 00 
C 

.£ 5 
o 5 
a£ 

I ra 

0) c 

•i >- 

II 

^ E 

a ■- 

- I 

EE 


0 D 

£ .i 
0 ~ 
■0 E 

5 0 

O -0 
a: c 

^ £ 

0 co 

0 D 

3 | 

^ g 


C 

o 

a: 

a 

o 

c 

D 

E 

<D 

E 

A' 

_3 

"c 

3 


C 

0 

O 

a 

3 

■R 

o ^ 

^ 3 

C "D 

O o 

■o d 
0 

to »- 

.E c 

> o 

g 3 

O. -C 

0 

o <S 

3 ^ 

a g 

o 3 

"to 

g’ E 

*■!= O 
T3 O 


O 
D) 
C O 
O -0 

O) <D 

0 

■o -6 

‘co cQ 

O ^ 

i& 

§1 

-A £ 

O 0 

H 

o» £ 

C 0 

•— CO 

c 0 

0 j* 

^ C 


O 


co 

co 












































o 

CN 

co 

00 

n- 

CN 

CN 

fee- 


co 

i\ 

N; 

CO 

O 

LO 

to- 


co 


CN 

oo 

LO 

d 

n- 

CN 

CN 

to- 


CN 

N' 

r\ 

06 

LO 

r\ 

K 

±Rr 


CN 

CO 

CN 


CN 

fee- 


CN 

N" 

LO 

N 1 

nO 

CO 

LO 


co 

N' 

00 

CN 

co 

CO 

CN 

fae- 


o 

E 

O " 

oo 

o 


g 
b 
0 
_c 
0 

C 
0 
■0 
c 

S O 

II 

^Z 0 
— JZ 

§ E 
.E 0 

T3 


0 


C 

0 

0 ) 

C 

D 

_Q 

D 

-C 


E 

0 

0 

■0 

c 

0 

0 

n 

E 

0 


D 

■0 

O 

o. 

0 

C 

0 

0 

sz 

0 


-2 o 

E S 

o. ^ 
a 0 

c ^ 
o o 
~o 


0 c 
0 


c 

'E 

b 0 

S S 

T3 E 

CQ _V 

^Z D 
C C 
0 D 

R® 

S 9 * 

0 CL 

a 


C 

0 

C 

0 

> 

0 

0 

a 

E 

D 

D 

_C 

C 

o 


0 

> 

c 

c 

0 

c 

0 

0 

SZ 

0 

co 

0 


C 

0 

0 ) 

C 

0 

'O ; 


0 ) ■ 
0 — 
C D 
•“ O. 

S D 
c O 

0 C 
SZ 0 
'-b O) 
o c 
0 0 
CL T5 

0 ’o 

-Z 


0 

JZ 

D 

C 

D 

0 


£ >* 


g^ 

c ■“ 
0 


^ 0 ) 
o 

0 c 
0 

o) O) 

Ll c 
© 0 
I> -0 


0 B 

a O 
c c 
0 0 
0 ) 0 ) 
c c 
0 0 
-0 'O 


5 a 
0 0 
E o 

11 
0 ) 

c c 
0 0 
-O 0 
E '-0 
0 0 
0 ) £ 
E o 
4? 'S 


C 

0 

JZ 

0 ) 

c 

0 

_Q 


"0 

0 ) 

C 

0 

> 


0 

_Q 

CQ 

^Z 

C CN 
0 — 
c . 
o —. 

r- 

0 

a| 

fi o 

o o 

r 0) 

OO C 

o 0 

■■0 

0 

.V ® 
D — 

1 - 
-> Q_ 


c o) 

0 O 


c 

0 

0 

a 

D 

_Q 

0 

c 

0 

"B 

.c 

0 

oo 

0 

iZ 

0 

C 


C 

0 

-C 

0 

0 

a 

0 

c 

d 

o 

o 

_z 

c 

0 


c 

0 

0 ) -V 

C P 


0 0 

a E 

U 0) 
c c 
0 0 
E >* 


O ^ 

o o 

0 -Z 
co \ 
J- C 
O 0 


0 

a 

D 

_Q 

0 

iZ 


0 
c 
d 
b 
o 

.z 

§ 2 

.■0 0 

51 

co 


^z 


0 
c 

q- b 

E -£= 
0 .2 
o 


c 

0 

0 

' 0 ) 

0 


0 O 

g> o 

5 ® 


C 
0 
0 
c 
0 
u 
c 
0 
0 
D O- 

O- 
o o 
0 


0 ^ 
_Q C 

l! 

O. o 

5 0 

C CL 
0 h= 

P 0 

D O- 

'e’ Si 


^ 0 ) 
gl 

■Z D 
O -0 


C _ 
0 0 
y E 
0 0 ) 


0 


O 

-Z 

c 

0 

O 

a 

3 

O 

z 

c 

o 


0) 

z 

o 

-O 

o 

*aT 

a 

c 

o 

’O 

co 

Z 


z 

oo 

O 

.Q 

O 

’aT 

a 


o 

a 

o 

.z 

c 

o 

■O 

c 

o 

c 

‘a 

E 

E 

(D 

a 

o 

.z 

O CO 

>• z 

I E 

D) D) 

E ° 

S °r 

* J 

C 0 0 
C0 

C 0 

E E 

O te 
2 
<u 

Z 0 


c 

0 

"0 

'U) 

c 

0 


0 

-t— 

O 

-Z 

c 

0 

0 

a 

D 

_Q 

0 

IZ 

c 

0 

0 

-C 

0 

0 

iZ 

0 

C 

Q 

_Q 

0 

£ 

0 

‘ 0 ) 

C 

D 

0 ) 

0 ) 

C 

0 

C 
0 
■0 
c . 
0 

0 ’ 

a 


0 

> 

0 

~o 

0 

_Q 


O 

'O 00 

li 

0 P 
T3 
C 
0 


c 

0 

0 

0 ) 

0 ) 

c 

0 

c 

0 

■0 

c 

0 

c 

0 

> 

0 

0 

CL 


0 ) 
O 
O. 
0 ^ 
0) D 

o d. 

E2 0 


■& O 

u 0 

0 'O 
0 0 
c E 

0 D 


0 ) 

C 

0 

> 


O 

0 

0 

> 

c 

0 ) 

_c 

c 

0 

a 

0 


0 ) a 

c D 

0 0 

f I 

0 O 
0) p 

0 P 


C 0 

o > 
o 2 

C T3 

§1 
2 E 
o 2 

CL ■zL 


O co 

oo 

II 

Jg 

0 CL 


C 

0 

0 ) 

C 

0 

■0 


0 

U 

0 

C 

0 

D 

E 

0 

t 

0 

a 

c 

0 

JZ 

0 

■0 

0 

0 ) 

c 

0 


O 

-Z 

2 C 

IS 

11 

■D O 

1 8 
5 * 

D | 
O ii 

C .-9 

*z 

E c 
0 o 
a z 

S 5 

II 
0 
E 


0 

■0 

c 

D 

D 

>- 

C 

0 

E 


0 


2 o 
0 ^ 
'O P 


O) 


o 

3 

E ^ 

0 3 

CO ■£ 

T 2 3 

•4= O 
JZ t 
3 0 

-Q 

v* ^ 

o ^ 
■S o) 

0 C 
-Q O 

- C 

o E 

?! 

si 

O J 
z 


0 

oo 

0 

E 


c 0 

0 LZ 
0 ) 
C 


0 ) 

o 

0-7= 


o D 

JZ OO 

O 
> 

■0 
0 

D 
"c 

D 


O 

a 

o 

u 

c 

0 

E 

E 

o 


CL O 

1« 

“I 0 

0) CL 

0 'O) . 
^ 0 
0 o • 
P £ 


vi n 

2 ’o 

’to CO 
O 5Z 

-Z ~ 

O c 

S. g 

c a 
o c 
-Z o 
g 0 
.E a 

1« 

« o c 
• • CL >- 

Tl- O) C 

«i “ 
c o O 

E i 8 
0 -^ 0 ) 

^ c ’i 

Q) D § 


II 

O (U 

5 E 

o a 
- E 
0 ) ^ 
= 

E c 

-+= D 


0 

-Z 0 
0 ) — 
C 0 

n 0 

E c 

s. a 

z c 

o 0 
2 -0 


-Z 

0 

0 

C 

O 

-Z 

o 

-Z 

D) 

C 

*c 

0 


O 

n 

0 

12 

C 

O 

z 

.o 

’E 

0 

Z 

C 

o 

c 

3 

VI 

3 

>* 

II 

c O) 

l| 

75 § 
VI -X 

O .3 

S I 

|I 

t Si 

n ° 

5 ^ 

II 


o a 
c c 

S E 
o o 
= 'c 
<u g 
^ E 


C 

0 

C 

D 

0 ) 

C 

0 

_Q 

E 

0 

CL 

a 

0 

■0 

0 

sz 


2 § 
g’ i 
■2 0 ) 
oo CZ 
D 0 

^ n 
.c E 

-V (D 

c a 
5 c 
'o § 

-LL . 2 , 
C ^ 
O c 

0 o 
c 0 
0 CL 

2 o 

O O 

0 
CL 


0 


h- 

CO 


o 








































NO 

o 

NO 

d 

co 

o 

<0- 


c 

0 

O 

O. 

D 

_q 

o 


o 

o 

o 

d 

co 


co 

00 


c 

O 

c 

O 

>■ 

O 

0 

a 


c 

D 

C 

O 

c 

D 

-C 

O 

c 

o 

b 

0 ) 

0 ) 

c 

O 


O 

O 


O 

c 

o 

c 

o 


o 

0 

E 

E 

o 

o 

■o 


S -6 

o c 
^ o 


g 
0 
a 
o 
c 
o 
D 

o S 

A' O) 
D) C 

c o 


co o 
^ U 

i E | 

O C 
'0 

o. 2 

D) £ 
c 


D 

o 
D E 
-O o 

SI 
0 


U> 

co 


o 

r\ 

nO 

d 

co 

i\ 

<=p- 


o 

o 

CN 


o 

o 

o 

d 

nO 

nO 

oo 


n 

0 


—' o 

0 O) 

o 2 
0) o 
c o. 
o ^ 

> D 
^ C 
D 


A' 0 ^ 


o 
■g 
!q 

0 
C 
A^ 

o c 
g- o 

Ego 
2 S o 
0 ) Cl 0 
O . 

aP 


0 

E 

c 

o 

a' 

0 

E 

co' 

_I 

Q_ 

O 

0 


0 

n 


0 ) ^ 
c & 

2 2 
D O 

’o a 
c 0 


D 

a = 

% v 

E .D 

c a 3 
o c 
s 

?% 
o O 

^ o 


E n * 


g’ ® =5 

E 0 D 
O oo 

£|S 

a ^ 0 
E .o c 


- E 

i 7 > 0 
O ^ 
■ 0 
D 


0 


-V .u 

E S 


o 

S. ° 
o ^ 

"U 


0 * 
CL'c 
D) <D 

II 

O) _Q 

E O 
O a: 
>* •- 

P b 


o 

_Q 

* cl 


0 E 
0 -2. 


O -L 4 
^ c 
E ^ 
d •- 
o 2. 
o ._ 
-Q ^ 

S E 


| e 

l’l 


IS 


D) 

C 

o 
n 

0 o a) o 2 

O) 0 D)r ^ 
-“00 


^ n E 


oo 

co 


0 $ 
A' O. 


O 

o 

o 

d 

o 

CN 


K> 

oo 


CN 

l\ 

co 

'O 

CO 

CN 

feO- 


O 

O 

O 

d 

CN 

NO 

00 

r\ 

oo 


c 

o 

D) 

C 

0 

'O 


0 

0 

O 

D) 

D) 

C 

A 

O 

■g 

c 

o 

0 

O 

~ 

0 

C 

o 

c 

o 

> 

o 

0 

a 

c 

o 

a 

o 

CL 

O 

'O 

c 

0 N 

E •- 

O) 
.E 0 
^ o 

?! 
E.§ 
S ^ 
S o 

I E 

c • 
D - 
•oo D 

o a 

CL O 

I § 

-fc O) 
c 

0 0 
.s E 

d ’o 

5 ® 
0 ) *— 
C ±= 
0 

^ o 


a o 
0) o 


s s 

E o 
0 0 

b 9 
a 
o 


c 

D 


»o 

U> 

00 


c 

0 

■0 

§ 0 
£ c 
0 0 
A ^ 
0 ) 0 
.p 0 

c CL 
© 


l§ 

o O 
T 3 T 3 
co g 
^ £ 
o g 

c E 
ui g) 

C £ 


O 0 

0) o. 

? 0 
^ -j— 

D S 

C ^ 

E E 
-2 ° 

=s ® 

5 : .2 

CT oo 

O 

0 °° 
a c 
d o 

co C 

E | 
EE 

0 c 
a c 
•- 0 
0 O- 

11 
O D 
c -Q 

o v 
•iz 0 
0 'P 

E ° 

E 0 
| 0 


co 

LO 

o 

co 

>o 

CN 

feO- 


c 

0 

c 

0 

> 

0 

0 

a 

0 

A 

0 

■0 

D 

E 

0 

a 

c 

0 

■0 

0 

0 


0 

-C 

c 

0 

0 

0) 

0) 

c 

0 

0 

a 

D 

0 

C 

0 


0 

£ 

0 

0) 

C ._. 

0 'O 

a _ 
o 3 

g’ fi¬ 
il o 

1/1 c 

! B, 

■§l 


c 

D 

E 

O 

D 

O) 

C 

d) 

CL 

'ai 

a 

ja 

s_ 

d) 

n 

c 

a 

T 3 

£ 

a 

D) 

O 


J* 

d) 

**— 
d) 

C 

a 

T 3 

’vi 
C 
d) 

d) 
c 
o 
£ 

D 

D) 

_C 

'E 

d) 

E 

3 
C 
3 

S 

3 

n 
c 
a 

T 3 

'to 

a 
> 
o 
_c 

D 
> 

C 
C 
D 

‘wi 
O 

a 
a 
'-a 

o § 

T 3 5 
D) £ 
C d) 
O OO 

c = 

E o 

«u -s 

<u 


d) 


00 


ea 

.. O 

* E 
•— o 
O) w 
d) p 
D 

J= ^ 

00_ 

C 3 

o O 


^ E 



O 

o 


nO 

U) 


CN 

O 


d 

LO 


LO 

U) 


LO 

nO 



&+ 


to- 



o 

o 


o 

C ) 


o 

o 


d 

d 


nO 

oo 


Nf 



CN 

co 


LO 

N' 


LO 

co 


,— 

co 


NO 



sz 



0 



o 



0 



c 



0 


c 

o 

0 



0 


o 

0) 


0 

c 


a 

0 


o 

> 


o 



u 

0 




-C 

O 


3 

O 

a 


oo 



D 


i 



3 

O 

0 

E 



0 


c 

-—• 


o 






u 

0) 

c 

0 

0 



C 

b 

C 

E 

(D 

o 

0 

oo 

o 

0 

c 

0 

0 


00 


0 

O 

0 

0 

E 

C 

oo 

O 

</> 

o 

0 

0 

0 

E 


C 

o 

0 

0 

<-T> 

C 

o 

D 'S 

_0 

0 




d 

E’ g 

E 

0 

O) 


o 

c 

d 0 

0 

c 

0 

S .2 

j*: 

c 

0 

E 

E g> 



P S 

b 

'c 

D) P 

2 S 

E 

o 

O 

*T3 

0 

a ^ 
E ^ 

O r 

a 

0 

c 

IA 

0 D 

0 

0 

0 — 

o 


0 0 

-co 

0 

0 ^ 

o 

■n 

> o 


o 

c 

O to 
C 0 

a 

0 


c 

c 

o 

■o 

D ® 

c .g 

0 

A' 

’o 

C C 

E 0 

C 

o 

D C 



D 

0 

0 

o D) 

0 

0 

S 

O 

ol 

0 C 
c o 
0 -g 
0 E 

0 CD 
0 O- 

O 

E 

0 

,_ 

D 0 


C 

0 -t 
£i ‘E 

0 

0 

o 






0 


CN 

D 


0 

•— 

*— 














o 

_D 

0 

a 

TJ 

o 

■c 

0 


o 

_D 

O 

> 

0 

T 3 

C 

O 

a 

o 


E 

o 

& 

o 

a 


0 

c 

o 

£ 

o 

O) 

# c 

’c 

0 

E 

_D 

C 

3 

d 

c 

o 


^r 

nO 


oo 


CN 

<PL 


o 

o 

o 

d 

CN 

CN 

d 

CN 

CN 


0 

0 

E 

c 

0 

■0 


0) 

o 

a 

c 

D 

0 

C 

0 

O 

c 

0 

0 

a 


0 

0 

C 

0 

05 

*c7> 

C 

0 


0 

n 

0 

a 


c 

D 

0 

C 

o 

'co 

0 

0 

CL 

O 

C 

0 

0 

C 

0 

a 

c 

0 

-V 

0 

c 

0 


0 
> 
c 

0 

^ — 
0 ^ 


CN 

^r 


LO 

co 

d 


CN 

CN 

LO 

LO 


>o 

oo 

CN 


< 

I— 

O 


00 

co 























































